KA / BG- GPO / 2515 /WPP47 / 2009 - 2011 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ 


ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು 
ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ ( ಶ್ರಾವಣ ೧, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೩೧) 


ಸಂಪುಟ ೧೪೪ | 


ಸಂಚಿಕೆ ೩೦ 


ಭಾಗ - ೫ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು , ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ 
- ಜಾಹೀರಾತುಗಳು , ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು 


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ , ಬಾರ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 

ಟೆಂಡರ್ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 

ಸಂಖ್ಯೆ / ಎಸ್‌ಟಿ / ಸಿಆರ್ -40 / 1999 - 2000 | 
ವಿಷಯ : ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನ 

ಸಂಖ್ಯೆ / ಸಿಎಜಿ- 804ನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ/ಎಸ್‌ಟಿವೈ /ಸಿಆರ್ -36/ 

2006 - 07 , ದಿನಾಂಕ :24 .06.2008 
2) ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ / ಇಎಸ್ಟಿ(3)/ಸಿಆರ್ 

68 /2008 - 09, ದಿನಾಂಕ: 01. 09 .2008. 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಛೇರಿಯ ದುರಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ / ಸಿಎಜಿ- 804ರ ಡೀಸೆಲ್ ಚಾಲಿತ ಜೀಪನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ 
ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
ಇಚ್ಚೆವುಳ್ಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಟೆಂಡರ್ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಿಡ್ ಸವಾಲು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ವಾಹನ | ವಿಕ್ರಯದ | ಟೆಂಡರ್ 

ಹರಾಜಿನ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ 

ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು | ಕ್ರಮ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು 

( ಇ. ಎಂ . ಡಿ.) 

ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ 
ಮಾದರಿ 

ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ವೇಳೆ 

ಮತ್ತು ವೇಳೆ 
ಸಿಎಜಿ-804 | ಟೆಂಡರ್ . ದಿ /27.08 .2009 ( ದಿ/ 29 .08.2009 ರೂ .5, 000 = 00 (ಐದು ಸಾವಿರ 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ 
1984ರ 

ಸಂಜೆ/5.30ಗಂಟೆಗೆ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, 
ಸಾಲಿನ ಬಹಿರಂಗ 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು| ಕೆ.ಹೆಚ್. ಬಿ .ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 
ಡೀಸೆಲ್ ಹರಾಜು 

ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್‌ಲೇನ್ ರಸ್ತೆ, 
ಚಾಲಿತ 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಡಿ. ಡಿ. ಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಜೀಪು 

ಟೆಂಡರುದಾರರ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ 
ಲಕೋಟೆಯೊಡನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಬಹಿರಂಗ 
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ನಗದು 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿ 
ಮಾಡಬೇಕು. 


( ೧೮೦೧ ) 


೧೮೦೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಸೂಚನೆಗಳು 
1. ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:29.08.2009ರಂದು ಹರಾಜು ಮುಗಿದ ನಂತರ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
2. ಟೆಂಡರ್‌ ಹಾಗೂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ಟೆಂಡರ್ ಜೊತೆ 

ರೂ .500 =00ಗಳ ಡಿ. ಡಿ.ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಚ್ಚಿಸುವವರು ಠೇವಣಿ ಹಣ 

ರೂ .5,000 = 00ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಗದು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 
3, ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾದರೆ ರೂ .5,000 = 00ಗಳ ನಗದು ಠೇವಣಿ 
ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 

ಷರತ್ತುಗಳು 
1. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಚ್ಚಿಸುವವರು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ರೂ .5,000 = 00ಗಳ ಡಿ. ಡಿ. ಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮೊಹರು 
ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಲಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ /ಸಿಎಜಿ - 804ಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರು ಎಂದು ದಪ್ಪ 

ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರುದಾರರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಬರೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
2. ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯ ಟೆಂಡರ್ / ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು 

ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 
3. ವಾಹನವನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು, ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನವಿರುವ 

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. 
4. ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ / ಹರಾಜಿನ ಬಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ, 

ಮುಂದೂಡುವ ಹಾಗೂ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 

ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
5. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರ 
ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುವುದು. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರುದಾರರು ಮತ್ತು ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಈ 

ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
6. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಬಿಡ್‌ದಾರರು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮೊಬಲಗಿನ ಶೇ . 25ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಗದಾಗಿ 

ಪಾವತಿಸಿ, ರಸೀತಿ ಪಡೆದು ಉಳಿಕೆ 75ರಷ್ಟು ಹರಾಜು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್‌ 
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಗೈರೆ ಪಾವತಿಸಿ , ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಂದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಆದೇಶ ಪಡೆದ 

ನಂತರ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
7. ಹರಾಜು ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರು 

ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. 
8. ವಾಹನವನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸವಾಲುದಾರರು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ 

ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು . ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ 
15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
9. ಗರಿಷ್ಠ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರುದಾರರು / ಬಿಡ್‌ದಾರರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ 

ವಾಹನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ನಂತರದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿದ 
ಟೆಂಡರುದಾರರು/ಬಿಡ್‌ದಾರರುಗಳಿಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣವನ್ನು ಮೊದಲನೇ 
ಟೆಂಡರುದಾರರಿಂದ / ಬಿಡ್‌ದಾರರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎರಡನೇ ಮತ್ತು 

ಮೂರನೇ ಟೆಂಡರುದಾರರು / ಬಿಡ್‌ದಾರರುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
10 . ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1,2,3, ಇವರ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ವಾಹನದ ಹರಾಜಿನ ಕ್ರಮ 
- ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

ಎ. ಜೆ.ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ 
ಪಿ. ಆರ್ . 497 

- ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. 


CV 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮ಂ೩ 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಛೇರಿ, ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳ, 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ , 

ಬೆಂಗಳೂರು - 560 003 , 

ಮರು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಎ2/ಉಅಸಂ / ಹಪ್ರವಾ/ ಸಿ. ಆರ್ - / 08 - 09 , ದಿನಾಂಕ: 3ನೇ ಜುಲೈ 2009 
ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೆಎ - 01 - ಜಿ - 2008 
( ಅಂಬಾಜಿಡರ್ ಕಾರ್) ಸವಕಳಿ ವಾಹನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:28 - 02 -2008ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11. 00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾರಕಬಂಡೆ ಕಾವಲು 
ಅರಣ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಡ್‌ ಮೊತ್ತ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಸದರಿ ವಾಹನವು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:03 - 08 - 2009 
ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ: 11. 00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾರಕಬಂಡೆ ಕಾವಲು ಅರಣ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಲ್ಲಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಇವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರು 
ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ . ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 
ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ದಿನಾಂಕ:10 - 08 - 2009ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11. 00 ಗಂಟೆಗೆ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇಷ್ಟವುಳ್ಳ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. 
[ ಕ್ರ. ಸಂ | ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಾದರಿ / ವಿವರ | ವಾಹನ ಇರುವ ಸ್ಥಳ 

| 1995 - ಅಂಬಾಜಿಡರ್ ಜಾರಕಬಂಡೆ ಕಾವಲು ಅರಣ್ಯ 
1 . KA - 01 - G- 2008 
ಸವಕಳಿ ( Scrap ) 

ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ( ರಜಾ ದಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) 
ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಹರಾಜಿನ ಷರತ್ತುಗಳು 
1. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ಹರಾಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 

ವಾಹನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಪಾಶಿಸಿಕೊಂಡು ಇಚ್ಚೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನವು 
ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು . ಹರಾಜು ಮುಗಿದ 

ನಂತರ ಯಾವ ದೂರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
2 . ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ವಾಹನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು 

ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದು . 
3 . ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹರಾಜಿನ ಮುನ್ನ ರೂ .5, 000 - 00 ಗಳನ್ನು ಇ. ಎಂ . ಡಿ ಯಾಗಿ ನಗದು 

ಅಥವಾ ಈ ಕಛೇರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ. ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ. ಎಂ . ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದವರು 
ಮಾತ್ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇ. ಎಂ . ಡಿ ಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 
ಯಶಸ್ವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಾಹನದ ಹರಾಜಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
ಹರಾಜು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹರಾಜಿನ ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ 
ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹಾ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಟ್ಟಿರುವ 
ಇ. ಎಂ . ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮರು ಹರಾಜನ್ನು ಮೂಲ ಬಿಡ್ಡುದಾರರ 
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮರು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಮರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಲುಕ್ಷಾನನ್ನು 

ತುಂಬಿಕೊಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
5. ಹರಾಜನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡುವ ಹಕ್ಕು ಈ ಕೆಳ ಸಹಿದಾರರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಕೆಳ ಸಹಿದಾರರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ವಾಹನ 

ಹರಾಜನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
6. ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾಹನವನ್ನು ಅನುಪಯುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಸವಕಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ವಾಹನವು 

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಪುನಃ ನೊಂದಾಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
7. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಪೂರ್ಣ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ನೆಲ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು 
ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


4 , 


೧೮೦೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
8. ಹರಾಜು ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ 30 ದಿವಸದ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ಪಾವತಿಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ವಾಹನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ, ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ 

ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
9 . ವಾಹನಗಳ ಹರಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಎಸ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 
ಪಿ .ಆರ್. 553 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ , ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ದಳ , ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ( ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ) 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂ : ಕಾಪಾಇಂ: 

ಸವಿ:ಶಿ:ಸಇ೦ -1:1474, ದಿನಾಂಕ: 22ನೇ ಜೂನ್ 2009 
ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ( ದ್ವಿ - ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿ) ( ಸ್ಟಾಂಡರ್ ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ದತಿ) 
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊದಲನೇ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಐಟಂವಾರು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದ್ವಿ - ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ, ದ್ವಿ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ರೂಲ್ ನಂ .28 ರ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಗತ್ತಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆಲಸದ 
ಅನುಭವವಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 

1. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಲಕೋಟೆ 1 ಅನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕ ದೃಢೀಕೃತ 

ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿ, ಲಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಲಕೋಟೆ 1 ಎಂದು 
ನಮೂದಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು . 
2 . ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಲಕೋಟೆ 2 ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಅವಶ್ಯಕ ದೃಢೀಕೃತ 

ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿ, ಲಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಲಕೋಟೆ 2 ಎಂದು 
ನಮೂದಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಲಕೋಟೆ 1 ಮತ್ತು ಲಕೋಟೆ 2, ಎರಡನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ನಮೂದಿಸಿ, ಮೊಹರು ಮಾಡಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ 
ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಂಜೆ 4. 00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ ಈ 
ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದವರಿಂದ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನಾಂಕದಂದು 
ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಿನಾಂಕವಾದರೆ ಮಾರನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನವೇ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಟೆ 1ನು ಮೊದಲು ( ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಟೆಂಡರ್ ಸೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಂದೆ ) ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಲಕೋಟೆ1ರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನಂತರ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
2ನೇ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 2ನೇ ಲಕೋಟೆ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 1ನೇ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 2ನೇ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು 
ತೆರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

1. ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿ:10 . 08.2009 ರಿಂದ ದಿ: 12.08.2009ರ ವರೆಗೆ 

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ( ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಬೆಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ) 
2. ಟೆಂಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ನಮೂನೆ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 45 ದಿನಗಳ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರಬೇಕು. 
3. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 20 . 08 .2009ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಮತ್ತು 
1ನೇ ಲಕೋಟೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಕಛೇರಿಯ ಆ ದಿನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ 

ಮರುದಿನ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
4 . ಪ್ರೀ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿ :17 .08.2009 ಸಂಜೆ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 
ವಿಚಾರಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳಬಹುದು. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮೦೫ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 

ಟೆಂಡರ್ | ಇ . ಎಂ . ಡಿ. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಕಾಲಮಿತಿ 

ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ಬೆಲೆ ( ಹಿಂದಿರುಗಿಸ ಮಳೆಗಾಲ 
( ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) | ಲಾರದಂಥದ್ದು ) ತೆರಿಗೆ - ಸೇರಿ 

ಸೇರಿ ( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) . 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ , ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾ|| | 152.50 | 3,04 ,000/ 20 , 000 / 
ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಮಹಿಷಿ ಮತ್ತು 

ತಿಂಗಳು 
ಹೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ 
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮೂಲ 
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಿ , ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು . 

1. ಕೆ. ಪಿ. ಡಬ್ಲೂ . ಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. 
2. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರಮಾನ ತೆರಿಗೆಯ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, 
3. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ . 
4. ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 3 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು 

ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
5 . ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಬೆಲೆಗೆ ರೂ . 200.00 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 
ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂಚೆ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ 

ಖಾತರಿಯನ್ನು ಈ ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 
ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: 

- ಡಿ. ಡಿ. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಚೆಕ್‌ನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ 
ಹೆಸರಿಗೆ ಪಡೆದು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದುಡ್ಡು ತುಂಬಿದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಹಣ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಇ. ಎಂ .ಡಿ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: 

ನಿಗದಿತ ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡಿ. ಡಿ / ಪೇ ಆರ್ಡರ್ /ಎಫ್. ಡಿ .ಆರ್ ಅಥವಾ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲಿಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಇ. ಎಂ. ಡಿ. ಯನ್ನು 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡಿ. ಡಿ/ ಪೇ ಆರ್ಡರ್/ಎಫ್. ಡಿ. ಆರ್‌. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇ. ಎಂ . ಡಿ . ಯನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್‌ನ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಮಾನ್ಯತೆ, ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕದಿಂದ 180 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
ಲಕೋಟೆ 1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು: 

1. ಇ. ಎಂ . ಡಿ . 
2 . ಅರ್ಹತಾ ಷರತ್ತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 3 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆಗಳ ವಿವರಗಳು. 
3. 1ನೇ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮೂನೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು. 

ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ರಹಿತ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಲಕೋಟೆ2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರಗಳು: 

1. ಶೆಡ್ಯೂಲ್- ಬಿ ಯನ್ನು ದ್ವಿ - ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ದರಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ 
ಪರಿಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸಿದಲ್ಲಿ ಒದಗುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ 
ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು. 
ಷರತ್ತುಗಳು: 

1. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ( ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾರದಂಥದ್ದು ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು 

ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


qgH 


೧೮೦೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
2. ಟೆಂಡರ್‌ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ..... 
ಅ. ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಡಲಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ರೂ .245.00 ಲಕ್ಷ ರಷ್ಟಕ್ಕೆ 
ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ( ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ) ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು 

ಮಾಡಿರಬೇಕು. 
ಆ. ಪ್ರಮುಖ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿ ಇದೇ ತರಹನಾದ ರೂ . 121.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು. 
ಇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. 
1 . ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ 

5000 ಘಮೀ 
2. ಸರಳು ಸಹಿತ ಮತ್ತು ಸರಳುರಹಿತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ 

600 ಘಮೀ 
3. ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 1000 ಮೀ 

( 450 ಮಿಮೀ ಡಯಾ) 
4. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಷಿನರಿ , ಪೂರೈಸುವುದು ಮತ್ತು 

40 ಹೆಚ್ . ಪಿ 
ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 
3 . ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು . 
ಅ ) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು (50 % 

ಸ್ವಂತ ಇರಬೇಕು), ಬಾಕಿ ಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಿ. ಪಿ. ಎ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. 
/ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್/ಜೋಕ್ಸನ್ (0.90 ಘ . ಮೀ . ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) 1 ಸಂ . 
• ಲಾರಿಗಳು / ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು 

2 ಸಂ . 
ಕಂಪ್ರೆಸ್ಸರ್‌/ ವ್ಯಾಗನ್ ಡ್ರಿಲರ್ 

1 ಸಂ . 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ (10 /7 ಘ. ಅ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) 3 ಸಂ . 
ವೈಬ್ರೇಟರ್ 

4 ಸಂ . 
ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ( 5 ಹೆಚ್ . ಪಿ) 
ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ( 10 ಹೆಚ್ . ಪಿ ) 

2 ಸಂ . 
ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ) 

100 ಘ . ಮೀ . ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ 
ಟೈಪಾಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇನ್ 

1 ಸಂ . 
ಆ) ಇಂತಹದೇ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 

ಪದವಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಈ ತರಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಷಿನರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಪರಿಣಿತ 

ಎಲೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 
ಇ) ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಚರಾಸ್ಥಿ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 

ರೂ .75 .00 ಲಕ್ಷಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೈನ್/ ಅನುದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ 

ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ್ದು ). 
4 . ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ 

ಯಾವುದೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾರತೀಯ ಮಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ 

ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
5. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ವಿತರಿಸುವಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ 

ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
6. ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಖರೀದಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕದೇ ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ 
ಈ ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
7. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಪ- ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 
8. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ 

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


2 ಸಂ . 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮೦೭ 
9. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೋಟರಿ ಅಥವಾ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 

ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 
ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಾಯವಾಗಿ 
ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 

ದರ್ಜೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರದ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಪಡೆದಂತೆ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು . 
10. ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ 

ತೀರುವಳಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. 
11. ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
12 . ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 

ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಕಛೇರಿಯ ನೋಟೀಸ್ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು/ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
13 . ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಟೆಂಡರ್ 

ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅತೀ ಕನಿಷ್ಠ ಟೆಂಡರನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 

ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
14 . ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ/ ಟೆಂಡರ್ ದರಗಳು ಅಂದಾಜಿನ ಮೊತ್ತ/ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಮೂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 

ಅಂತಹ ಮೊತ್ತದರಗಳಂತೆ ಆಗುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ, ಡಿ. ಡಿ /ಎಫ್. ಡಿ . ಆರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ “ ಅಡಿಷನಲ್ 

ಪರ್‌ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ” ಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇವರ ಕಛೇರಿಯನ್ನು, 
ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 

ಬಿ . ಹೆಚ್ . ಯೋಗೇಶ್ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 
WATER RESOURCE DEPARTMENT (Minor Irrigation ) 
Office of the Executive Engineer, Minor Irrigation Division , Shimoga 

SECTION 1 : INVITATION FOR TENDERS (IFT) (RE - TENDER ) K /W - 1 
No : EE/ MID / SMGIAE -1 /TND / LIS/ 2009-10/1474/IFT No : 01/ 09 -10, Dated; 22nd June 2009 

1. The Executive Engineer, Minor Irrigation Division , Shimoga _invites tenders from eligible 
tenderers , for the construction of works detailed in the Table below . The tenderers may submit tenders for 
any or all of the works given in the Table . Two Cover Tender Procedure as per Rule 28 of the KTPP Act 
shall be followed. The Tenders are required to submit two separate sealed covers , one containing the 
Earnest money deposit and the details of their capability to undertake the tender ( as detailed in ITT 
Clause 3 and 6 ),which will be opened only if the Tenderer is found to be qualified to execute the tendered 
works. The Tenderers are advised to note the minimum qualification criteria specified in Clause 3 of the 
Instructions to Tenderers to qualify for award of the contract. 

2. Tender documents may be purchased from the office of Minor Irrigation from 10 .08 .2009 to 
12 .08 .2009 for a non -refundable fee ( for two sets) as indicated in the Table below in the form of cash or 
Demand Draft/pay Order on any Nationalized /Scheduled bank payable at Shimoga in favour of The 
Executive Engineer. Interested tenders may obtain further information at the same address . Tender 
documents requested by mail will be dispatched by registered/ speed post on payment of an extra amount 
of Rs.200 The Executive Engineer , will not be held responsible for the postal delay if any in the delivery of 
the documents or non -receipt of the same. 

3. Tenders must be accompanied by earnest money deposit specified for the work in the Table 
below . Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as specified in the Tender document 
and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender. 

4 . Tenders must be delivered to The Executive Engineer, Minor Irrigation Division , Shimoga _ On 
or before 16 hours on 20.08 .2009 (date ) and First Cover tenders will be opened if possible on the same 
day at 17 hours in the presence of the Tenderers who wish to atted . If the office happens to be closed on 
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the date of receipt of the tenders as specified, the tenders will be received and opened on the next 
working day at the same time and venue . 

5 . A Pre -tender meeting will be held on 17 .08 .2009 at 15 hours at the office of.... ...to clarify the 
issues if any, and to answer questions on any matter thatmay be raised at that stage as stated in clause 
8 . 2 of Instructions to Tenderers of the tender document. 
6 . Other details can be seen in the tender documents. 

TABLE 
Package Name of Work 

Approximate Earnest Cost of Period of 
No . 

value ofwork Money Deposit Document completion 
(Rs. in lakhs ) (Rs.) 

(Rs.) 
Providing Lift Irrigation Scheme 152.50 3,04,000 /- 20 ,000 .00 15Months 
from Tunga River near Mahishi 
& Heddur in Thirthahalli Taluk 

Shimoga District 
MODE OF APPLICATION SUBMISSION : 

The contractors while applying for blank tender forms, the following certificates to be submitted 
along with application after getting verified with original certificates. 

1 . Contractors Registration Certificate copy. 
2. Recent Income Tax Clearance Certificate copy. 
3 . Recent Sales Tax Clearance Certificate copy . 

4 . The Contractors satisfying qualifying conditions No 2 and 3 need only apply . 
MODE OF PAYMENT FOR BLANK TENDER FORM : 

If payment is by Demand Draft (DD ) or Bankers cheque drawn in favour of the " Executive 
Engineer, Minor Irrigation Division , Shimoga" on any Schedule Bank payable at Shimoga . 
MODE OF PAYMENT OF E .M . D : 

The Contractor should submit the Earnest Money Deposit (E .M .D .) along with cover 1 in the form 
of Demand Draft/Pay Order /FDR / National Savings Certificate duly pledged in the Name of the Executive 
Engineer , M .I. Division , Shimoga . The Bank guarantee will not be considered . The validity of E . M .D . shall 
be for a period of 180 days ( One Hundred eighty) from the date of opening of Tender. 
DOCUMENT TO BE FURNISHED ALONG WITH COVER - 1 : 

1 . E . M .D . 
2 . Certificate regarding qualifying for tendering as mentioned in condition No 2 and 3. 

3. Forms enclosed in the Cover 1 should be completely filled and certified . 
CONDITIONS : 

1) The Contractor should remit the cost of tender form (not refundable ) along with the application 

and should enclose the Contractor s registration copy . 
2 ) To qualify for award of the Contract, each tenderer in his name should have in the last five 

years 
i Achieved in at least two financial years , a minimum annual financial turnover (in all classes 

of civil engineering constructions works only ) of Rs. 245 .00 lakhs . 
ii Satisfactorily completed as a prime contractor, at least one similar work of value not less 

than Rs . 121.00 lakhs . 
iii Executed in any one year, the following minimum quantities of work 
A . Excavation 

- 5000 Cum 
B . Cement Concrete with or withoutreinforcement - 600 Cum 
C . Raising Main PSC pipes (Greater than 450mm dia) - 1000 Mtrs 
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D . Pumping Machinery, Supply & installation including - 40 hp 

all electric works 
3. The applicant demonstrate 
a. Availability (50 % owned ) of the following key and critical equipments for the work . 
1. Excavator / Poclane 

1 Nos 
2 . Lorries / Tippers 

2 Nos 
3 . Compressor / Vagon Driller 

1 No 
Concrete machine mixer (10 /7 Cft capacity) 

3 Nos 
5 . Vibrator 

4 Nos 
6 . Pumpset (5 H .P .) 

2 Nos 
7 . Pumpset ( 10 .H .P .) 

2 Nos 
8 . Centering Materials (Concrete Works ) 

100 Cum /day 
9 . Crane with Tripad 

- 1 No 
b . Availability for this work of a Project Manager with not less than five years experience in 

construction of similar Civil Engineering works and other graduate engineers with adequate 
experience as required . Pumping machinery work shall be got executed from experienced 

electrical contractors . Machinery work has to be got done from experienced persons . 
C. Liquid assets and / or availability of credit facilities of not less than Rs.75 .00 lakh (Credit 

lines/letter of credit/certified from Banks for meeting the funds requirements etc ., 
4 ) The Contractor has to make his own arrangements for procurement of all materials required for 

the work . There is no Departmental Supply of materials. Contractor should procure only ISI 
mark materials and obtain necessary Quality Control Certificates from the authorized Quality 

Control Authority. 
5 ) The Contractor should produce Contractor s Registration Book at the time of Issues of Blank 

tender forms and necessary entries have to be obtained . 
6 ) The Contractor is not eligible for submission of application for tender form if he has not put the 

tender after purchase of tender document continuously for three times . 
7 ) Sub- leasing of work is prohibited . 
8 ) Application of the contractors who have not completed the works in time in this division will not 

be considered . 
9) The Contractor should enclose all the above documents certified by the Notary or Gazetted 

Officer along with the Cover 1 . The original documents of above mentioned documents should 

be produced at the time of opening of Tender. 
10 ) The contractor should submit the Income Tax Registration Certificate and Clearance Certificate 

of Income Tax and Sales Tax of previous year from the concerned department. 
11 ) Conditional tender will not be considered . 
12 ) Any Corrigendum or modification will be notified in the notice board in the office of the 

Executive Engineer, M .I. Division , Shimoga . 
13) The department reserves the right to accept or rejects any of the tender without assigning any 

reason . 
14 ) If amount quoted is less than the estimated cost then the difference in amount should be 

remitted in the form of D . D . N .S . C & F . D . R along with the tender. 

For any other information the Executive Engineer, M .I. Division , Shimoga may be contacted at 
office hours . 
P . R . 545 

Executive Engineer M .I. Division , Shimoga . 
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ಭಾಗ - ೫ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 

ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿಆಸುಇ 171 ಡಿಇವಿ 2009, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 22ನೇ ಜುಲೈ 2009 
1) ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 16 ರಿಂದ 30ರವರೆಗಿನ 

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ , ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್, ಸೂಟರ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಸಾಂಡನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ನಡೆಸಲು ಅನುಭವಸ್ಥ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಮೊಹರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 
ಟೆಂಡರ್ ಕವರಿನ ಮೇಲೆ " ವಿಧಾನಸೌಧದ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ " 
ಎಂದು ಬರೆದಿರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ರೂ .5,000-00 ಇ .ಎಮ್ . ಡಿ. ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ್ನು " ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಿಆಸುಇ ( ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ )", ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದು, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ 
ಸುಧಾರಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 23, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು" ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು . 
ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿರದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು . 
ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 23- 07- 2009ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3- 00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ . 
ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 24- 07 -2009ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 -00 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಸಿಆಸುಇ 
(ಕಾರ್ಯಕಾರಿ), ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 23 , ಇಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು . ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನವು ಯಾವುದಾದರೂ 
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ , ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ನಂತರದ ಕಚೇರಿ ದಿನದಂದು ಅದೇ ವೇಳೆ ಮತ್ತು ಅದೇ 

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
5) ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಮೊತ್ತವು ರೂ .50,000/-ಕ್ಕಿಂತ 

(ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರಕೂಡದು. 
ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಟೆಂಡರ್‌ ಹಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ 
ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಟೆಂಡರ್ ಹಣವನ್ನು ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ " 0070- ಇತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳು- ಸಿ-60- ಇತರ 

ಸೇವೆಗಳು - 800 - ಇತರ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು-03- ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು " ಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು . 
7) ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು . ಅಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಇ . ಎಂ . ಡಿ . ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರು ಕೋರಿಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿರಹಿತವಾಗಿ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕಿದೆ. 
ಈ ಗುತ್ತಿಗೆಯು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ: 
1 . ಈ ಗುತ್ತಿಗೆಯು ದಿನಾಂಕ:1 - 8- 2009ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8- 00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8- 00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ (ರಜಾ 

ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಸತಕ್ಕದ್ದು . ಸದರಿ ಆವರಣವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ 

ಇಡತಕ್ಕದ್ದು. 
3 . ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ / ವಿಧಾನಸಭೆ / ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ / ನೌಕರರಿಂದ 

ಸೈಕಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳೊಂದಕ್ಕೆ ರೂ . 5- 00 ಹಾಗೂ ಮಾಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್ , ಸ್ಕೂಟರ್‌, ಮಾಪಡ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳೊಂದಕ್ಕೆ 
ರೂ .15 - 00ರಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳೊಂದಕ್ಕೆ ರೂ . 25- 00 ರಂತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಸೂಲಿ 
ಮಾಡುವುದು. ಇತರರಿಂದ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ರೂ .1- 00 ರಂತೆ , ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ , ಸ್ಕೂಟರ್ , ಮೊಪೆಡ್‌ಗಳಿಗೆ 

ರೂ . 3-00 ರಂತೆ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ರೂ . 5- 00 ರಂತೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 
4 . ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೋಕನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. 
5 . ಈ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಮೇಲಿನಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 

ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 
6 . ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. 
7 . ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಭದ್ರತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ 
ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಅ 


O 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩, ೨೦೦೯ 

೧೮೧೧ 
8. ಸೈಕಲ್ , ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಭದ್ರತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
9 . ಈ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟೋಕನ್ ಪಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಾಹನವು 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಅಥವಾ ಉಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ 
ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೊಡುವ ನಿರ್ಣಯವು 
ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲೀ ಅಥವಾ ವಾಹನದ 
ಮಾಲೀಕರಿಗಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂಗಡ ಹಣದಿಂದ ಕಳೆದು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು . 
10 . ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಪ್ರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರಾರನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ 

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. 
11 . ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು . ಅಂತಹ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ 

ಗುತ್ತಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲಾಗುವುದು . 
12 . ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುತ್ತಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶುಲ್ಕದ 

ವಿವರಗಳನ್ನು ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
13 . ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 

ಮಾತ್ರ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು . 
10) ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. 
ಈ ಉಪ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ , ಉಳಿದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಗೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. 

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 

ಕೆ . ಎಸ್ . ಮಂಜುನಾಥ್ 
ಪಿ . ಆರ್. 520 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ (ಕಾರ್ಯಕಾರಿ) 
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ , ನಂ .2, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1 

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ( ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ದತಿ) 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಂಗ್ರಹ :ಆಧುನಿ /04/2009 -10, ದಿನಾಂಕ: 29ನೇ ಜೂನ್ 2009 
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ( ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ , ಬೆಂಗಳೂರು) ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ Mobile 
Phone Data Retriever- 01 No. ಅನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮೊಹರು ಮಾಡಿರುವ ದರಪಟಿಗಳನು ( ಟೆಂಡರ್) 
" ದ್ವಿ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ದತಿ" ಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಉಪಕರಣದ ಉತ್ಪಾದಕರು/ ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕ / ಉತ್ಪಾದಕ ಘಟಕದ ಆಧಿಕೃತ 

ಏಜೆಂಟರುದಾರರು, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
ವಿವರ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ( Technical 
Specifications) ದಿನಾಂಕ:20.07 .2009 ರಿಂದ 19 .08.2009 ರವರೆಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 
10 .00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಯ 
ಬೆಲೆ ರೂ . 200 - 00 ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಗದು 
ಅಥವಾ ಡಿ . ಡಿ. ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ( ಮನಿಯಾರ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 
ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ) ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯ ಬಯಸುವವರು ರೂ . 200 - 00 ಗಳಿಗೆ 
ಡಿ . ಡಿ. ಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ , ಬೆಂಗಳೂರು - 1 ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಪಡೆದು ಕಳುಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ವವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ರೂ . 50 - 00 ಗಳ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು 

ಅಂಟಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. 
2. ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕವರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಹ 


೧೮೧೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಅ) ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಒಂದನೇ ಕವರಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ " M .P .D . R . ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ವಿವರಣೆ" ಎಂದು ಹಾಗೂ ಕವರಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು 
ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 
ಆ ) ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಕವರಿನ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ " M .P . D . R. ಸರಬರಾಜು ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ" ಎಂದು ಮತ್ತು 

ಕವರಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 
3 . ಮೊದಲನೆ ಕವರ್ ( ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್) : - ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆ ಕವರ್ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 

ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. 
ಅ) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಪ್ಟವೇರ್‌ಗೆ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಠೇವಣಿ ( ಇ. ಎಂ . ಡಿ) ಯ ಬಾಲ್ಕು 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ , ನಂ . 2, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-1 ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ 
ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಶೇಕಡ 2 % ರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆ) ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು 
ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿ. 
ಇ) ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, 
ಈ ) ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ( ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು). 
ಉ ) ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು( ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ). 
ಋ ) ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಎರಡನೇ ಕವರ್ (ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಡ್ ) : ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಕವರ್ ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು 

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
5. ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಕವರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಶ್ರೀ . ಬಿ ದಯಾನಂದ, ಐ. ಪಿ.ಎಸ್., ಡೆಪ್ಯೂಟಿ 

ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್, ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ, ನಂ . 02, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – 01, ರವರ 
ಹೆಸರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ :19 .08. 2009 ರ ಸಂಜೆ 5. 00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತದನಂತರ 

ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ/ ಪಡೆದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ . 
6. ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ದಿನಾಂಕ : 21.08 .2009 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲನೆ ಕವರ್ 

( ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬಿಡ್) ಅನ್ನು ತೆರೆದು , ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ 

ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು / ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು , ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 
7. ಪ್ರತಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ಡಿ. ಡಿ. ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 

ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ /ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸುವ ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳು 

ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ತಲುಪಿದಲ್ಲಿ/ ನಾಶವಾದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. 
8. ಇಲಾಖೆಯು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಸಾರಸಗಟಾಗಿ/ ಭಾಗಶಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು 
ಈ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. 
9 . ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ WWW .karnatakastatepolice .org. ವೆಬ್‌ಸೈಟನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 

ಬಿ . ದಯಾನಂದ, ಐ . ಪಿ .ಎಸ್ . 
ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು 

ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
Office of the Inspector General of Police, State Intelligence, No .02, Nrupathunga Road , 

- Bangalore -01 . 
NO. STS/ MDR/ 04 /2008 - 09, Datd : 29th June 2009. 

TENDER NOTICE (TWO -COVER SYSTEM ) 
Sealed tenders are invited in " Two -cover system " for the supply of Mobile Phone Data 
Retriever - 01 No. to the Police Department under Modernisation Scheme (State Intelligence , Bangalore ). 
NOTE : Preference will be given to manufacturing unit /reputed agent and Reputed brands available in the 

market . 


XJOR - 38 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮೧೩ 
1. Tender forms containing detailed terms and conditions and technical specification of the 
Equipments can be obtained from this Office between 10 . 00 am to 5.00 pm on any working days from 
20 /07 /2009 to 19/08 /2009. Separate Tender forms should be submitted for each item , otherwise it will not 
be considered . The cost of each tender form is Rs. 200 /- (Rupees two hundred only ) payable in the form of 
Cash or D .D . which is non refundable (money order will not be accepted ). The Tenderer who desires to 
obtain tender form by post may send D .D for Rs. 200/- drawn in favour of Inspector General of Police , 
State Intelligence , No.02 Nrupathunga Road , Bangalore -01 along with self addressed envelope affixing 
stamp of Rs.50 /-. 

2 . Tender should be submitted in two separate sealed Covers duly superscribed as below . 
a ) The 1st sealed cover should be superscribed on the top as " EMD and other details for the 
supply of Mobile Phone Data Retriever" and address of the firms should be superscribed 
below . 
b ) The 2nd sealed cover should be superscribed as " Price quotations for the supply of Mobile 
Phone Data Retriever " and address of the firm should bementioned below . 

3. FIRST SEALED COVER (Technical bid ): The First sealed cover should contain the following 
information about the tenderer namely: - 

a) Demand Draft drawn in favour of Inspector General of Police , State Intelligence, 

No.02 Nrupathunga Road, and Bangalore -01, towards E .M .D . The E .M .D . should be 
equivalent to 2 % value of total rate quoted by the tenderer. E .M .D should be 

submitted , otherwise it will not be considered . 
b ) Capabilities with respect to personnel , equipment and manufacturing facilities . 
c) Financial status and capacity . 
d ) Sales tax and Income tax details of preceding 3 years . 
e ) Annual turn over details of preceding 3 years . 

f) Experience and past performance in the execution of similar contracts . 
4 . The SECOND SEALED COVER (Commercial Bid ): should contain tender applications along 
with price only. 

5 . As mentioned above , the two sealed covers should be addressed to Sri. B Dayananda, I. P .S ., 
Deputy Inspector General of Police, State Intelligence , No. 02 , Nrupathunga Road , Bangalore -01 , 
and should be submitted on or before 5 - 00 P . M . on 19 . 08 .2009. Tender applications received after 
the due date will not be considered . 

6 . The Tender Inviting Authority will open the first cover ( Technical bid ) on 21 .08 . 2009 at 
11. 30 A . M and evaluate the tenderer s capacity on the basis of criteria specified in the tender document 
and on this basis will prepare a list of qualified tenderers . Interested tenderers / representatives will be 
allowed to be present during the opening of tenders . 

7. The tenders received without Earnest Money Deposit (E .M .D .) in the form of Demand Draft shall 
run the risk of rejection . The Department will not be responsible for any delay , loss , damage , or non 
receipt of request/tender documents /tender sent by posts/ courier etc. 

8 . Department has reserved the right to accept /reject/split any or all tenders without assigning 
any reasons. 
9 . For more detail Visit us atwww .karnatakastatepolice .org . 

B . Dayananda. I.P .S 
P . R . 544 

Deputy Inspector General of Police, 
State Intelligence & Tender Inviting Authority . 


೧೮೧೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು) 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ , ನಿರ್ಮಾಣ ಭವನ, 
ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಡಾ : ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-10 

ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಂ .03/ 2009 - 10 ( ದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಟೆಂಡರ್ ) 
ಸಂ : ಕಾ . ಇ . ರಾ . ಹೆ. ವಿ . ವಿ: ಎಇ: ಎನ್. ಐ. ಟಿ.- 03 :2008 - 09 , ದಿನಾಂಕ: 23ನೇ ಜೂನ್ 2009 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಾಯಿದೆ 2000ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಮುಂದೆ 
ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಏಕ ಲಕೋಟೆ ಬಿಡ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೆ.ಪಿ .ಡಬ್ಲೂಡಿ/ ಎಂ .ಒಆರ್. ಎಸ್. ಟಿ . ಮತ್ತು ಹೆಚ್ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ದರ್ಜೆ -1 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಬಾಬ್ಬುವಾರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 
ಕಾಯಿದೆ 2000ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂ .ಒಆರ್. ಎಸ್. ಟಿ . ಮತ್ತು ಹೆಚ್. 
ನಿಬಂಧನೆಗಳು ( Standard bidding Documents of MOSRT & H New Delhi) ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ 
ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ವೃತ್ತ , ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಅಭಿಯಂತರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರುಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 28 . 08. 2009 ರ ಸಂಜೆ 4 
ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೆಳಗೆ ರುಜು ಮಾಡಿರುವವರು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ದಿನಗಳಂದು ಬಿಡ್ಡುಗಳನ್ನು 
ತೆರೆಯುವರು. ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾದ 
ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು . 

ಅಂಕಿಗಳು ರೂಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು | ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟಿರುವ | ಇ. ಎಂ . ಡಿ. | ಟೆಂಡರ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೊಬಲಗು 

ಪತ್ರದ ಬೆಲೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ 

ಕಾಲ 
ರಾ . ಹೆ . 206ರ ಕಿ. ಮೀ . 0. 00 ರಿಂದ 

1700.00 | 34. 00 ಲಕ್ಷಗಳು | 30,000/ 12 ತಿಂಗಳು 
ಕಿ.ಮೀ6.00 ಮತ್ತು ಕಿ. ವಿ ವರೆಗೆ 

ಲಕ್ಷಗಳು 

+ ವ್ಯಾಟ್ 
ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಗಳು : 

1. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ 

ದಿನಾಂಕ:17. 08. 2009 ರವರೆಗೆ 
2. ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ 20. 08 . 2009 ರಿಂದ 22.08.2009 ವರೆಗೆ 
3. ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 28 . 08. 2009 ( ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ) 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

(NATIONAL HIGHWAYS ) 
Office of the Executive Engineer, National Highways Special Division , Bangalore 

NATIONAL COMPETITIVE BIDDING 
{ Invitation for Bids (IFB )} Tender Notification No 03/2009- 10 
_ No. EE /NH. SpI. Dn /AE- 3/ FL/ O- 6/NH - 206 / NIT -03/09 -10, Dated : 23rd June 2009 

Sealed Item Rate Tenders are invited for the works noted below under TWO COVER BID 
SYSTEM as per Karnataka Transparency in Public procurement Act 2000 in prescribed form in duplicate 
are invited from the Class -1 Contractors registered in KPWD /M .O . S . R . T & Happroved Firms. Two cover 
bid system of tendering consists of “ Technical Bid ” and “ Financial Bid ”. Bids will be received in two parts 
in two different sealed covers marked as “ Technical Bid ” and “ Financial Bid ”. These two covers shall be 
sealed and kept in another sealed cover duly superscribing name of the work and shall be addressed to 
the undersigned with name and full postal address of the bidder. Completed bids will be received in the 
office of the Superintending Engineer, National Highways Circle , Bangalore or in the office of the 
Executive Engineer, National Highway Special division , Bangalore up to 4 .00 P .M . on 28 . 08 .2009, subject 
to the conditions laid down in Standard Bidding Documents of MOSRT& H New Delhi and as in Karnataka 
Transparency in Public Procurement Act 2000 . The Technical Bids will be opened by the undersigned on 
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the dates noted below . Financial bids of only those bidders who qualify in the Technical Bids will be 
opened . If any of the dates noted below happens to be a general holiday , the next convenient day will be 
intimated . 

Si. Name of work Amount put EMD Rs. in Rs Cost of Tender Nature of Time of 
No. 

to Tender (DD /FDR Forms Non work completion 
(Rs. In Only ) refundable (DD 

of work 
lakhs) 

Only ) 
Widening to Four 1700 . 00 Rs. 34, 00 , 000 / Rs. 30 , 000 / GSB , 12 Months 
lane from Km 0 . 00 to 

+ 12. 50 % VAT WMM BM 
Km 6 .00 of NH -206 

SDBC , & 
Tumkur-Honnavar 

RCC 
Section in Karnataka 

Culverts. 
State 
GENERAL CONDITIONS : 

1. The contractors interested in bidding for the work may submit an application to the 
undersigned along with cost of tender documents (non -refundable ) to be paid in the form of DD drawn in 
favour of Executive Engineer , N . H . Special Division ., Bangalore payable at Bangalore . The applicants 
should produce passbook of registration of contractors & enclose a Xerox copy and copy of Karnataka 
Sales Tax Clearance certificate obtained from the concerned Departments while submitting the 
applications for tender schedules . Otherwise the applications will not be considered . 

2 . The Schedule of dates are as under: 
1. Dates for receipt of Application & Issue : Up to 17 .08 . 2009 Up to 4 .00 P .M . 

of Blank Tender Schedules 
2 . Pre bid meeting 

20 - 08 -2009 to 22 -08 - 2009 
3 . Last Date for submission of tender : 28 .08 . 2009 

4 . Opening of Technical Bid at 4 .30 p .m . : 28 .08 . 2009 if possible 
CONDITIONS FOR TECHNICAL BIDS : 

1. The EMD in the form of DD /FDR /Pay Order/ Bank Guarantee drawn from a Nationalized or 

Scheduled Bank or NSC (Pledged in favour of the undersigned ) shall be enclosed in the 

Technical Bid . The Bank Guarantee shall be in the form as specified in the SBD supplied . 
2 . Each tenderer shall own following machinery and enclose with the technical bid the evidence 

of ownership , as detailed under. The technical bids submitted without the evidence of 
ownership are liable for disqualification . 
Machinery 

Max. age as | Numbers Evidence of ownership to be 
No on 30 . 06 .2009 

furnished 
i) Hot Mix plant of 40 /60 TPH or 

ONE Copy ofpurchase invoice /sale 
Higher capacity (as per MORT 

deed with a copy of purchase 
& H specification ) 

Invoice from the seller. 
Mechanical Paver Finisher 

ONE 

--- do --- 
iii ) Pug Mill 

ONE 

---do --- 
iv ) Motor Grader 

One No 

---do --- 
v ) Dozer 

ONE 

--- do --- 
vi) | Front end loader 

ONE 

---do --- 
vii ) Water tanker 

5 TWO 

--- do --- 
viii ) Tandem Roller 

TWO 

--- do --- 
ix ) | Vibratory Road Roller 

ONE 

---do --- 
Static road roller 

- 5 TWO 

- do --- 
xi) | Mechanical sprayer 

5 - 7 TWO 

--- do - -- 


ii) 


SI. 


Xii) 


5 
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Machinery Max . age as on Numbers Evidence of ownership to be furnished 
No . 

30 .06 .2009 
Concrete Mixer with 

TWO Copy of purchase invoice / sale deed with 
hopper 

a copy of purchase Invoice from the 

seller . 
xiii) Needle Vibrators 

5 TWO 

- -- do -- - 
xiv ) Excavator 

ONE 

-- -do - -- 
XV ) Tipper 

FOUR Copy of RC , FC , TC permit from RTO 
3. Each tenderer should have satisfactorily completed (not less than 90 % of contract value ), as 

prime contractor (or as a nominated sub contractor, where the sub contract involved execution 
of all main items of work described in the bid document, provided further that all other 
qualification criteria are satisfied ) at least One Similar work of value not less than amount 
indicated iun Appendix (Usually not less than 50 % of estimated value of contract). The 
experience certificate in this regard should invariably have mention of nature/ items of work 
executed along with date of commencement and date of completion . Otherwise such technical 

bids are liable for disqualification . 
4 . For proof of financial capacity “ Line of Credit ” from any Scheduled Bank shall be invariably 

produced for the particular work in the proforma prescribed in the technical bid for an amount 
equal to 10 % of the amount put to tender. Failure to submit the line of credit along with 

technical bid leads to disqualification . 
5 . The Bid Security (EMD ) must accompany Bids in the specified form in the Technical Bid shall 

be valid for 45 days beyond the validity of Bid i.e . 120 days + 45 days 
6 . A Gazetted Officer not below the rank of Executive Engineer shall attest all documents 

enclosed in support of technical bids . Otherwise , the bids are liable for disqualification . The 
original documents should be produced for verification at any stage of tender process as and 
when sought for. Failure to produce original documents leads to disqualification of technical 

bids . 
7 . Only relevant certificates and details shall be furnished with the technical bid . Details of 

Company/Agencies/Firmsprofile be enclosed . 
8 . The successful tenderer should establish the field lab preferably located adjacent to the site 

office of the Engineers and provided with required amenities as per clause 120 .2 , failing which 

penalty equal to 1 % of amount of work done will levied . 
9 . If the successful contractor fails to deploy site Engineers , Rs. 7500 / - per month for the period 

will be levied . 
10 . Tendering by joint venture is not allowed . 
11. The requisitions for issue of blank tender schedules for this work will not be considered from 

those contractors/Firms who have purchased the tender schedules but failed to submit the 

same in the previous two or more tender of this division . 
12 . Passbook of registration of contractors shall be produced at the time of issuing blank tender 

documents and also at the time of issuing work order for making corresponding entries (part II 
& III respectively . In addition , the passbook shall be produced as & when required to ensure 

up to date entries of all columns. 
13 . The contractors/ Proprietor of firm himself should be presentwhile submitting the bids. 
14 . The competent Authority reserves the right to reject any or all the tenders without assigning 

any reasons thereof. 
15 . Conditional tenders will not be acceped . 

Additional information required if any may be obtained from the above office during the office 
hours . 

Executive Engineer & Highway Administration 
P . R . 517 

NH Special Division , Bangalore . 
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on2 
HIGH COURT OF KARNATAKA , BANGALORE 

NOTIFICATION 

NO .HCA -11/06 / 2007 , DATED : 13th July 2009 
The sealed tenders are called from the firms (i. e , the firms which are dealing with the sales of 
electrical items) for supply ofbelow noted electrical items to this Office . The interested firms may submit 
their sealed tenders "WITHIN 20 (TWENTY ) DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS 
NOTIFICATION " to the undersigned as per the following terms and conditions, for consideration and 
necessary action . 
SI. Items particulars (good quality) 

Reqd .Qnty 
No. 

Approximately (Nos .) 
| 4ft. 40W Philips Tubelights 

500 
2ft. 20W Philips Tubelights 

20 
60W Philips Milky Bulbs 

50 
40W Philips Plain bulbs 

150 
40W Philips Copper Chokes (box type ) 

150 
20W Philips Copper Chokes (box type ) 

20 
20W - 65W Philips Starters 

400 
O Watt bulbs 

20 
Cona Ding -dong calling bell 

20 
10 . 60W Philips reflector bulbs 
CFL bulbs 12V (holder -type) 

20 
12 . Fan Regulators (step -up ) 
13 . 2 ft. 36W CFL Lamp 

500 
36W (Slim ) Copper Chokes 
15 . 18W CFL Lamp ( Pin type ) 

400 
16 . 18W Copper Choke (Slim ) 

150 
17 . T -5 4ft . CFL Tubes ( Yellow ) 

20 
1. That the above articles have to be supplied according to requirement as and when requested by this 
Office , throughout the year and payment will be made only after supply and satisfaction of the material 
supplied . (i.e , the materials must be of good quality ) . 
2 . The ref. No. and date of the High Court shall clearly be mentioned in the tender, failing which tender 
will be rejected . 
3 . Tenders have to be submitted in detail in so far as separate brands are concerned 
4 . An Earnest Money Deposit (EMD ) of Rs. 25 ,000 / - shall be made in the Accounts Branch -l of the High 
Court Office and the receipt shall be enclosed to the tender or must enclose D . D for Rs. 25 ,000 /- issued 
from any Nationalized Bank payable at Bangalore . 
5 . The rates have to be quoted inclusive of tax and supply charges . 
6 . The sealed tender have to be submitted to " The Registrar General, High Court of Karnataka , 
Bangalore -560 001 " with the superscription " TENDER FOR SUPPLY OF ELECTRICAL ITEMS " 
7 . Belated or unsealed tenders are liable to be rejected . 
8 . The sealed tenders will be opened on next day of the last date fixed for receipt of tenders , or on the 
next working day if that day is holiday at 12 .00 noon in the presence of tenderers who have submitted 
their sealed tenders . However, the presence is not compulsory . 
9. The decision regarding acceptance of tender is reserved and final. No correspondence in this behalf 
will be entertained . 
10 . The EMD will be refunded to those firms whose quotations are not accepted . 
11. Having TIN number by the firm is compulsory . 
12 . An agreement has to be executed in this behalf by the firm whose tender is accepted in the form 
approved by the High Court to the effect, that the rates once accepted , that holds good for the whole year 
without any change . 

H . P . SANDESH 
P . R . 565 

REGISTRAR (ADMINISTRATION ) 


ಸಂ . 
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ಭಾಗ - ೫ 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ( ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ) 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೀದರ. 

ದೂರವಾಣಿ : 08482 - 232080 FAX : 08482 - 232080 
ಸಂ : ಕಾನೀಇಂ: ಸನೀ :ವಿಭಾಗ:ಬೀದರ: ಟೆಂಡರ :2009 - 10 : 1128, ದಿನಾಂಕ: 29ನೇ ಜೂನ್ 2009 
ವಿಷಯ : 1) ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

2) ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಧನ್ನೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
3) ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
4) ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಜಮಾಲಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
5) ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
6) ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರಕಲ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 

7) ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಾಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ ನಿರ್ಮಾಣ. ( 2ನೇ ಕರೆ) 
ಉಲ್ಲೇಖ: ಸಂ : ಕಾನೀಇ೦: ಸನೀ : ವಿಭಾಗ:ಬೀದರ: ಟೆಂಡರ :2009 - 10 : 826 ದಿನಾಂಕ : 29 - 05 - 2009 | 

ಟೆಂಡರ್‌ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ 

(Standard Tender DocumentKW -2 & 3) 
ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ 
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಐಟಂವಾರು ಟೆಂಡರನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಲಾದ ಹಾಗೂ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ 
ಪರವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ . 

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿಯ | ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ | ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ | ಇಎಂ. ಡಿ. [ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೆಲಸ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಹೆಸರು . | ಟೆಂಡರ್ | ಅಂದಾಜು | (ರೂಗಳಲ್ಲಿ) ಫಾರ್ಮಿನ ಬೆಲೆ ಮುಗಿಸಲು ದಾರರ 
ಫಾರಂ ಮೊತ್ತ 

( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಲಮಿತಿ ದರ್ಜೆ . 
ಸಂಖ್ಯೆ . ( ರೂ . 

( ಹಿಂತಿರುಗಿಸ | ( ಮಳೆಗಾಲ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಲಾರದು) ಸೇರಿ) 
ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ | ಪಿಡಬ್ದು - 3 | 83 . 03 167000 10000 

6 ತಿಂಗಳು | ದರ್ಜೆ - 1 
ರಾಜನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ | ಕೆಡಬ್ದು - 3 87. 23 175000 10000 6 ತಿಂಗಳು ದರ್ಜೆ -1 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 
ತಾಲೂಕಿನ 
ಧನ್ನೂರ (ಕೆ) 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಇಂಗು ಕೆರೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ . 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ( ಕೆಡಬು - 

2 32 .70 | 65400 6000 14 ತಿಂಗಳು ದರ್ಜೆ - 1 
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ರುದನೂರ| 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಇಂಗು ಕೆರೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ | ಕೆಡಬ್ಲು - 2 | 39 . 06 | 78100 | 6000 

4 ತಿಂಗಳು | ದರ್ಜೆ - 1 | 
ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ 
ಜಮಾಲಪೂರ 
ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ . 


ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ . 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮೧೯ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ | ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ | ಇಎಂ. ಡಿ . | ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ | ಕೆಲಸ ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಸಂ . | ಹೆಸರು. ಟೆಂಡರ್ | ಅಂದಾಜು | (ರೂಗಳಲ್ಲಿ ) | ಫಾರ್ಮಿನ ಬೆಲೆ ಮುಗಿಸಲು ದಾರರ 
ಫಾರಂ ಮೊತ್ತ 

( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಲಮಿತಿ ದರ್ಜೆ . 
( ರೂ . 

( ಹಿಂತಿರುಗಿಸ | ( ಮಳೆಗಾಲ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಲಾರದು) ಸೇರಿ) 
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಡ - 2 24 .00 50000 ( 6000 

4 ತಿಂಗಳು ದರ್ಜೆ - 2 
ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ 

ಮತ್ತು 
ಖಾನಾಪೂರ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಇಂಗು ಕೆರೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ( ಕೆಡಬ್ಬ - 2 ( 29 .00 58000 6000 

3 ತಿಂಗಳು ದರ್ಜೆ - 1 . 
ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕೊರಕಲ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ | ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ - 3 | 67. 11 | 135000 10000 | 10 ತಿಂಗಳು | ದರ್ಜೆ - 1 
ಔರಾದ ತಾಲೂಕಿನ 
ಕಮಾಲನಗರ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
( ಎರಡನೆ ಕರೆ) 

ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕಗಳು . 
| ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು | :: | 30 - 07 - 2009 ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ, 

ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ. 
| ಇ . ಎಂ . ಡಿ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 

:: | 01 - 08 - 2009 ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. 
3 | ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ನೀಡುವ :: | 05 - 08 - 2009 ಸಾಯಂಕಾಲ 5 .30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. 

ದಿನಾಂಕ . 
| ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊಹರ್‌ ಬಂದ ಟೆಂಡರ್ :: 12 - 08 -2009 ಸಾಯಂಕಾಲ 4 .00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. 
ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ. 
ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಮುಂದೆ :: 1) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ 
ತೋರಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಿಗದಿ 

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ್‌. 
ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 

2) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ ಸಣ್ಣ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 

ನೀರಾವರಿ ವೃತ್ತ ಗುಲಬರ್ಗಾ, 
ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ 

13 - 08 - 2009 11.30 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 

( ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ) 
ಷರತ್ತುಗಳು: 
[ 1) | ಕೆ . ಪಿ . ಡಬ್ಲ್ಯೂ . ಡಿ . ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
| 2) | ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್‌ಕಮ್‌ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
[ 3) | ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
4) ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರತಿಶತ 50 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಇಂತಹುದೆ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 

| ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು. 
_ 5) | ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ 2004 - 05ರಿಂದ 2008 - 09ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕನಿಷ ಎರಡು 

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿರತಕ್ಕದು. ಹಾಗೂ 
ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು . 


೧೮೨೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
[ 6) ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2004 - 05ರಿಂದ 2008 - 09ರ ಅವಧಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ | 

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಪ್ರತಿಶತ 80 ರಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕರ 

ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಒದಗಿಸುವುದು. 
7) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದಾಗಿರುವ | 

ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಟ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು 

ಲೀಸ್/ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು . 
8) ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 30 % ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಜಾರಿ 

ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. 
9) ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಒಡ್ಡು 

ತೆರೆದು ಮತ್ತು ಮರು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ 

ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
10) ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 5 % ಮೊತ್ತ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ 

(F.S .D ) D .D ಅಥವಾ F .D ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವುದು. 
11 ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿದಲ್ಲಿ 

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿ. ಡಿ. ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಎಫ್. ಡಿ. ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ್ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು 

ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
12 ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇವುಗಳು ಭಾರತೀಯ 

ಮಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ 

ಪ್ರಾಧಿಕಾರರವರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು . 
[ 13) ( ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಭೂಮಿ ( ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧೀನತೆ 

2 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸ್ವತಃ ಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಧಾನತೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು ಗಮನಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
14) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊಹರು ಬಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಸರಕಾರಿ ರಜೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 

ಮರುದಿನದ ಕೆಲಸದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. 
15 ) | ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊಹರು ಬಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಂಕಿ ಹಾಗೂ 

ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಬುಕ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹಿ 

ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
16 ) ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅರ್ಹರಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
17) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಪ - ಗುತ್ತಿಗೆ ಜೆ. ಪಿ. ಎ. ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 
18) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಯೇ 

ಕಾಪಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 
( 19) ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ . 
20) ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 

ವಿಭಾಗ, ಬೀದರ್ ಇವರ ಕಛೇರಿಯ ನೋಟಿಸ್‌ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು . ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಕಛೇರಿ 

ದೂರವಾಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ/ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
21 ) ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ 

ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
22 ) | ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರು | 

ಪಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
23) ಅಂಚೆ /ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ತಡವಾಗಿ ತಲುಪಿದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 

ಇಲಾಖೆ ಅಂಚೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ . 
( 24) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಮಾರುತಿ ಗೋಖಲೆ| 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರು , ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೀದರ್ . 
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0890 
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER MINOR IRRIGATION DIVISION , BIDAR . 

Phone : 08482- 232080 FAX : 08482 - 232080 

No. MID /BDR / TS -5 /TENDERS/2009 - 10 / 1128 , DATE : 29th June 2009 
Sub : 1) Construction of percolation tank near Rajnal village in Bidar taluka . 

2 ) Construction ofpercolation tank near Dhannur (K ) village in B .Kalyan taluka . 
3 ) Construction of percolation tank near Rudnoor village in Bhalki taluka . 
4 ) Improvements to M .I. tank at Jamalpur village in Aurad taluka . 
5 ) Construction of percolation tank near village Khanapur taluka Bhalki. 
6 ) Improvements to Korekal M .I. tank in taluka Aurad. 

7 ) Construction of Barrage near village Kamalnagar in Aurad Ta.Dist.Bidar (II- Call) 
Ref: No. MID / BDR / TS -5 / TENDERS/ 2009 - 10 / 826 DATE : 29.5 .2009 

TENDER EXTENSION NOTIFICATION 

(Standard Tender Document KW - 2 & 3 ) 
The item wise Tenders are invited by the undersigned on behalf of Governor of Karnataka from 
the Contractors Registered with KPWD of Karnataka State for the following works as per standard Tender 
Document duly sealed in duplicate and superscribing the name of work on envelopes . 

STATEMENT OF WORK 
SI. Name ofwork Standard Approximate E.M .D . Cost of blank Stipulated Class of 
No. 

tender amount put in Rs.) tender form period of Contra 
form No. to Tender 

( in Rs .) (Non completion ctor 
(Rs. In lakhs) 

refundable) ( including 
( including monsoon ) 

taxes .) 
Construction of KW - 

3 8 3.03 167000 10000 6 months Class- 1 
percolation tank 
near Rajnal village 
in Bidar taluka . 
Construction of KW - 3 

87 .23 175000 10000 6 months Class - 1 
percolation tank 
near Dhannur (K ) 
village in B .Kalyan 
taluka . 
Construction of KW - 2 

32 .70 65400 6000 4 months | Class - 1 
percolation tank 
near Rudnoor 
village in Bhalki 
taluka . 
Improvements to | KW -2 39.06 78100 6000 4 months Class- 1 
M .I. tank at 
Jamalpur village in 
Aurad taluka . 
Construction of KW - 2 24 . 00 50000 6000 

4 months Class - 11 
percolation tank 
near village 

above . 
Khanapur taluka 
Bhalki. 


No. 
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2007 – 38 
Si. Name of work Standard Approximate | E .M .D . Cost of blank Stipulated Class of 

tender amount put (in Rs.) tender form period of Contra 
form No. to Tender 

(in Rs.) (Non completion ctor 
(Rs. In lakhs) 

refundable ) ( including 
( including monsoon ) 

taxes .) 
Improvements to KW - 2 29 . 00 58000 6000 3 months Class - 1 
Korekal M .I. tank 
in taluka Aurad . 
Construction of KW - 3 1 67 . 11 135000 10000 10 months Class -1 
Barrage near 
village 
Kamalnagar in 
Aurad Ta.Dist. 
Bidar ( Il -Call) 

Calendar of events for the tender proceedings 
1) Last Date of application for blank tender 30 -07 -2009 up to 5 . 30 PM , 

documents . 
2 ) Date for submission of E .M .D . 

1 -08 - 2009 up to 5 . 30P . M . 
3 ) Date of issue of blank tender documents . 05 -08 -2009 up to 5. 30 P.M . 


Date of submission of completed (filled ) 12 -08 - 2009 up to 4 .00P .M . 

tender documents . 
5 ) Place of submission of completed tender 1 ) Office of the Executive Engineer, 
documents 

Minor Irrigation Division , Naubad , Bidar. 
2) Office of the Superintending Engineer, 
Minor Irrigation Circle , Iwan - e - shahi Road , 

Gulbarga . 
6 ) Date of opening of tenders . 

: If possible on 13 -08 -2009 at 11. 30 AM . 
CONDITIONS : 

1) Contractor s registration certificate from K . P . W . D . of Karnataka State to be enclosed . 
2 ) Latest Income Tax clearance certificate to be enclosed . 
3 ) Latest Karnataka Sales Tax clearance certificate to be enclosed . 
4 ) Tenderer in his name should have satisfactorily completed one similar work costing atleast 50 % 

of the cost of the work put to tender and the documents in this regard to be enclosed . 
5 ) Tenderer should have achieved in atleast two financial year a minimum turnover not less than 

the estimated cost. In the last five years reckoned back beginning from the year 2008 - 09 and the 
documents in this regard to be enclosed . 
The Tenderer should have executed minimum quantities of 80 % of prime items of the work in 
any one year of the last five years reckoned back beginning from the year 2008 -09 and same 

documents in this regard to be endorsed . 
7 ) Tenderer should enclose the documents of equipments required for the work . In which at least 

50 % own and remaining 50 % on lease /hire . 
8 ) The tenderer shall enclose a certificate from the Nationalised or scheduled Bank for having 

credit facility equal to 30 % of the amount put to tender. 
For work at Sl.No. 4 Tenderer shall compulsorily enclose experience certificate for having done 
the work of cut opening and redoing of the earthen bund . 


6 ) 


14 ) 
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nega 
10 ) The successful tenderer shall deposit FSD equal to 5 % of the amount put to tender with in 20 

date of acceptance of tender. FSD shall be in the shape of DD or F. D . drawn in 
favour of Executive Engineer , MI Division , Bidar. 
11) Tenderer has to enclose the difference amount in the form of D .D . or F . D in favour of the 

Executive Engineer , Minor Irrigation Division , Bidar incase of un -balanced tenders (lesser 
premium tender) other wise the tenders will be rejected . 
Successful tenderer has to procure the materials , required for work at his own cost and which 
should be as per I.S.I, standards and has to produce the certificates confirming its quality 

obtaining test results from the Quality Control Authorities. 
13 ) The intending tenderers should note that if any of the lands ( either in part/parts in whole ) 

required for the work is not yet acquired by the M .I. Department, it shallbe the responsibility of 
the tenderer to take possession of such land and start the work by taking consent of the land 
owners before commencing the work . The department will not be responsible for any 
compensation and claims regarding delay in land acquisition . 
If any of the dates mentioned above happens to be a General Holiday , then the next working 

day will be considered . 
15 ) The Tenderer shall sign compulsorily all pages of tender document and the rates 

quoted should be clearly written in both figures and words other wise , tender will be rejected. 
16 ) Tenders from joint ventures are not acceptable . 
17 ) The sub - contracting through G . P A . for the work is not acceptable . 
18 ) The tenderer has to maintain the defects liability period for one year 
19 ) Conditional tenders will not be accepted . 
20 ) Corrigendum will be published on the notice board of the office of the Executive Engineer, Minor 

Irrigation Division , Bidar for any modification , the samemay be got confirmed through 

Phone/Personally. 
21) The competent authority reserves the right to reject any or all tenders without assigning any 

reasons whatsoever. 
22 ) The tenderer shall produce contractors registration pass book at the time of issue of blank 

tender forms and necessary entries have to be obtained . 
The Minor Irrigation Department will not be held responsible for the postal delay if any , in the 

delivery of the documents or non receipt of the same. 
24 ) Any other information can be had from the office of the undersigned during office hours. 

MARUTHIGOKHALE 
P . R . 563 

Executive Engineer , Minor Irrigation Division , BIDAR . 
ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ) 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೀದರ. 

Lodward: 08482 – 232080 FAX : 08482 – 232080 
Zo : Godego :722: 2XJ2A : 29080:200ses :2009 – 10 :/ 1129 , adot : 29.30 mar 2009 
ವಿಷಯ :- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂದೋಲ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕಾರಂಜಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂಧಾರಾ 

ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
evec23 : - 30 : yoge 20 :22: 3207 : 298 00 : 20dsc0 :2009 – 10 : /827 @ JDOT : 29.05 .2009 


೧೮೨೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಟೆಂಡರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ 

(ನಮೂನೆ ಕೆ. ಡಬ್ಲೂ - 4) ದ್ವಿ - ಲಕೋಟೆ ಪದ್ದತಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ನೊಂದಾಯಿಸಿದ ಮೊದಲನೆ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ 
ಬೀದರ ಇವರಿಂದ ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ /ಫರ್ಮ್ /ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಫರ್ಮ್ 
ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಖಾಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ 
ಬಿಡ್ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ 
ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ 
ಪಡೆಯಬಹುದು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು 
| ಕ | ಕಾಮಗಾರಿಯ | ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ | ಎ . ಎಂ . ಡಿ . | ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಸಂ . | ಹೆಸರು . ಅಂದಾಜು | ( ರೂ . ಫಾರ್ಮಿನ ಬೆಲೆ 

ದರ್ಜೆ 

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ( ಪಿಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಿಡ್ 

ಬೇಕಾದ ಅವಧಿ 
( ರೂ . ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್) 

( ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ) 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

( ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳು ) ಎಲ್ಲಾ 

ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿ 
( ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು) 

( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮೊತ್ತ 


| 
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20000.00 


ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ) 152.02 ( 228000.00 | 

ಮೊದಲನೆ | 10 ( ಹತ್ತು) ತಿಂಗಳು 
ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ದರ್ಜೆ 
ಸಿಂದೋಲ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಕಾರಂಜಾ ನದಿಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಂಧಾರಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ . 

ಎರಡು ಲಕೋಟೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ - 1 ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ - 2 ಎಂಬ 
ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು. ಪ್ರಿಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಡ್ಡಿನ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು . 

V) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮೂಲ 
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. 

1) ಕೆ. ಪಿ. ಡಬ್ಲೂ . ಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
2) ಇತ್ತೀಚಿನ ವರಮಾನ ತೆರಿಗೆಯ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, 
3) ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, 

VI) ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ. 
ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನಗದು/ ಡಿ . ಡಿ./ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಚೆಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದು 
ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿ. ಡಿ. ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಚೆಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ 
ಬೀದರ್ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ 
ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಗದೀಕರಿಸುವಂತಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು . 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩, ೨೦೦೯ 

೧೮೨೫ 
VII) ಇ . ಎಂ . ಡಿ. ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: 
ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಡಿ. ಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಇಂಜನೀಯರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕದಂದು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಈ ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿ 180 ( ಒಂದು ನೂರು 
ಎಂಬತ್ತು) ದಿವಸದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಅಥವಾ ಟೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದೆ 
ಇರುವವರು ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 90 ( ತೊಂಬತ್ತು) ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 
ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

VID) ಟೆಂಡರ ಫಾರಂಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕಗಳು : 
1) ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 

30 - 07 - 2009 
ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕ . 

ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. 
2) ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 

05 - 08 - 2009 ಸಾಯಂಕಾಲ 
ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕ : 

5. 30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ. 
3) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊಹರಬಂದ 

12 - 08 - 2009 ಸಾಯಂಕಾಲ 
ಟೆಂಡರ್ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು 

4 .00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ . 
ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ: 
4) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು : ( ಅ) ಕಾ . ನೀ . ಇಂಜನೀಯರರು 
ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ್‌. 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ: ಮತ್ತು 
ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 

( ಬ) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು 

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವೃತ್ತ, ಗುಲಬರ್ಗಾ. 
( ಕ) ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನೀಯರರ 

ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 

( ಉ ) ವಲಯ ಬಿಜಾಪೂರ. 
V ) ಲಗತ್ತಿಸುವ ಇತರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು: 
(1) ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಬಿಡ್ಡಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು. 
ಅ) ಕೆ. ಪಿ. ಡಬ್ಲೂಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, 
ಬ ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಇನ್‌ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ . 
ಕ) ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ , 

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 
ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು. 

( 2 ) ಅರ್ಹ ( ಒಂದು ಲಕೋಟೆ) ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ್ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 13 - 08 - 2009 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ 
ಸಾಧ್ಯವಾದ ದಿನಾಂಕದಂದು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಬಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ್ ಇವರ ಕಛೇರಿ ನೋಟಿಸ್‌ ಫಲಕದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. 

( 3) ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ 
ಹೊಂದಿದವರು ಅವಶ್ಯಕ ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಅನರ್ಹಹೊಂದಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಅರ್ಹ ಬಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ -1 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳ ಕಾಣಿಸಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದುವವರು ಮಾತ್ರ 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
(1) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫರ್ಮ್/ ಸಂಯುಕ್ತ/ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಳಗಿನ ವಿವರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 


೧೮೨೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
(0) 2008 - 09 ರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅದರ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ. 

ಎ) ಕಳೆದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ರೂ . 304.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ 
( ಎಲ್ಲಾ ಸಿವಿಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ) ಅರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿರಬೇಕು. 

- ಬಿ) ವರ್ಷ 2008 - 09ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ 
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ದರಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲು ಆಯಾ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ . 10 ರಂತೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಸಿ) ಪ್ರಮುಖ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೆಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಇಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಸೇತುವೆ, ಸೇತುವೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ 
ಬಂಧಾರಾ ಅಥವಾ ಬಂಧಾರಾ ಕಾಮಗಾರಿ (ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ) ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ 
( ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾದ ಅಗೆತ , ಎಂಬಾಕ್‌ಮೆಂಟ್ , ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವರ್ಷ 2008 - 09ನೇ ಸಾಲಿನ 
ದರಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ) ರೂ . 122.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. 

ಡಿ) ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು. 
(1) ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ. 

= 7800. 00 ಘಮೀ . 
ಏರಿ ಕೆಲಸ 

= 5726. 00 ಘ . ಮೀ . 
ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕೆಲಸ. 

= 3300 .00 ಘ . ಮೀ . 
(4) ಸ್ವೀಲ್. ( ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ) : = 14.00 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್. 

2) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು: 

ಅ) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದಾಗಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ( ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಲೀಸ್) 50 % 
ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ( ಉ . ಕಂ ) ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಒದಗಿಸುವುದು. 

(1) ಎಕ್ಕವೇಟರ್‌:ಪೋಕ್ಲನ್ (0.90 ಕಘ. ಮೀ . ಸಾಮರ್ಥ್ಯ = 1 ಸಂ . 
( 2) ಲಾರಿಗಳು / ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು. 

ಸಂ . 
(3) ಕಂಪ್ರೆಸರ್ / ವ್ಯಾಗನ್ ಡ್ರಿಲ್ಲರ್. 

= 2 ಸಂ . 
( 4) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಶಿನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ( 10 /7 ಘ .ಫೀಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ) = 3 ಸಂ . 
(5) ವೈಬ್ರೇಟರ್‌. 

= 2 ಸಂ . 
( 6 ) ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ (5 ಹೆಚ್ . ಪಿ / 10 ಹೆಚ್ . ಪಿ ) 

= 2 ಸಂ . 
( 7) ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕೆಲಸ) 

= 50.00 

ಘ . ಮೀ . ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ. 
( 8) 8 ರಿಂದ 10 ಟನ್ ರೋಡ್ರೋಲರ್. 

= 1 ಸಂ . 
( 9) ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು . 

= 1 ಸಂ . 
( ಬ ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇಂತಹದೇ 

ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಈ ತರಹದ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 
(ಕ ) ಋಣ ವಿಮೋಚಿಸುವ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೂ . 100 . 00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು 

ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, 
3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 

ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 
4) ಗುತ್ತಿಗಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಐ.ಎಸ್. ಗುಣಮಟ್ಟವುಳ್ಳ ಸ್ಟೀಲ್‌, ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ 

ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಒದಗಿಸುವುದು . 

- ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ -(2 - ಲಕೋಟೆ) 

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ -2ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇಟ್ಟ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ 
ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ -2ರಲ್ಲಿ 
ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 
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೧೮೨೭ 
ಬಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ - 1ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್- 2 ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

1) ಅಂಚೆ/ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ತಲುಪಿದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 

ಇಲಾಖೆ ಅಂಚೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
2) ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಭೂಮಿ ( ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನಕ್ಕೆ 

ಸ್ವಾಧೀನತೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸ್ವಂತ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸದರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಧಾನತೆಯಾದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಮ್‌ಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುವುದು 

ಗಮನಹರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
3) ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ -2 ರಲ್ಲಿ (ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಷರತ್ತು ಅಥವಾ 

ಇನ್ನಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
4) ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರಣವನ್ನು 

ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
5) ಏನಾದರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ್ 

ಇವರ ಕಛೇರಿಯ ನೋಟಿಸ್‌ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು / ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
6) ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೆಲಸದ ದಿನಾಂಕವೆಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸುವುದು . 
7) ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಾಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 

ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
8) ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು. 
ಅ) ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡ್ಡಿನ ಅರ್ಹತೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಫಾರಂಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು 

ಖಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಟರಿ ಅಥವಾ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ( ಝರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ). 
ಬ ) ಟೆಂಡರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ 

ಒದಗಿಸುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ ಬಿಡ್ ಪುಸ್ತಕದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಲಗತ್ತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಪುಟ 
ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಲಗತ್ತಿಸಿದ 
ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆಯುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 

ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕ) ಲಕೋಟೆ-1 ಮತ್ತು ಲಕೋಟೆ-2 ಎಂದು ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್‌ನ 

ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಳಾಸ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದು. 
೨) ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಮಾರುತಿ ಗೋಖಲೆ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜನೀಯರರು , ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೀದರ್. 
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER MINOR IRRIGATION DIVISION , BIDAR . 

Phone No: 08482 - 232080 FAX : 08482 - 232080 
No.MID /BDR /TS -5 / TENDER /BCB SINDHOLE /2009 - 10 /1129 , Dated : 29th June 2009 
Sub : Construction of Barrage across Karanja River near village Sindhole in taluka & District Bidar 
Ref: This office Tender Notification No. EE /MID / BDR /SINDHOLE 2009- 10 /827 Dtd : 29.5 .2009. 
TENDER CORRIGENDUM AND EXTENSION NOTIFICATION 

(Form KW -4 ) Two cover system 
Sealed tenders in duplicate in the prescribed form (KW -4 ) are invited by the undersigned on 
behalf of Governor of Karnataka from the Contractors Registered with KPWD of Karnataka State, for the 
work mentioned below ; 


neges ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

XJ07 – 38 
The "Contractor" herein means either individual contractor or firm or joint venture comprising of a 
group of two or more contractors / firm /both , with a specified prime partner. The blank tender documents 
can be obtained from the Office of the Executive Engineer, Minor Irrigation Division , Bidar during office 
hours by requesting in writing along with the prescribed application fee (Not refundable ). 

STATEMENT OF WORKS 
Name of work Approximate EMD Cost of Class of Stipulated 
No. 

amount put to ( in Rs) Blank tender Contractor . Period of 
Tender documents . 

Completion 
(Rs. in lakhs ) ( including all 

(including 
taxes ) non 

Monsoon ) 
refundable in 


SI. 


Rs. 


3 / 4 

5 

6 
Construction of Barrage 152.02 228000 20000 

Class - 1 10 months 
across Karanja River 

(Including 
near village Sindhole in 

Monsoon ) 
taluka & District Bidar 

Two covers bid system of tendering consisting of qualification bid as part-I shall be followed . The 
evaluation of qualification bid will be done based on the solely the information furnished by the tenderers . 
1) Mode of applying letter 

At the time of applying letter for receiving the Blank Tender documents , the tenderer has to 
produce the following original certificates for verification and the duplicate copies of the same should be 
enclosed. 
1) Contractor s Registration Certificate from KPWD. of Karnataka State. 
2 ) Latest Income Tax Clearance Certificate . 
3) Latest Karnataka Sales Tax Clearance Certificate 
II)Mode of Payment of cost of Blank Tender documents . 

The cost of blank tender documents shall be remitted either in cash /D . D ./Banker Cheque . If D .D . 
or Bankers Cheque is drawn the same shall be in favour of the " Executive Engineer, Minor Irrigation 
Division , Bidar" on any schedule bank and payable at State Bank of Hyderabad , Bidar. 
III) Mode of submitting EMD . 
1. The EMD should be in the form of DD or Banker s cheque of a Nationalised or scheduled Bank 
drawn in favour of the Executive Engineer, Minor Irrigation Division Bidar which should be submitted on 
prescribed date . The validity of EMD shall be for a period of 180 (One Hundred eighty ) days from the 
date of opening of tenders. The EMD of un - successful tenderers or those who have not participated in 
Tender will be refunded not before 90 days (Ninety ) from the date of opening the tenders . 
IV ) Dates regarding applying of letter, issue and receiving of blank tender Documents . 
1. Last date of application for blank - 30 -07 - 2009 Up to 5 .30 P . M . 

tender documents 
2. Date ofissue of Blank Tender 

05 -08 -2009 up to 5 . 30 P .M . 
documents 
3. Date for submission of completed 12 -08 -2009 up to 4.00 P .M . 

qualification Tender documents . 
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4 . Place of submitting Completed Tender 1) Office of the Executive Engineer, 
documents on the stipulated date & time. Minor Irrigation Division , Bidar. 

2 ) Office of the Superintending Engineer, M .I Circle , 

Gulbarga . 

3) Office of the Chief Engineer, M .1 (North ) Zone , Bijapur 
V Enclosing of Other Certificates . 

The following certificates shall also be attached to the qualification bid document; 
a ) Contractor s registration certificate from KPWD of Karnataka State . 
b ) Latest Income Tax clearance certificate . 
c ) Latest Karnataka Sales Tax Clearance Certificate . 
All the above original certificates shall also be produced before submission of completed tender 

documents to this office during office hours for verification . 
2 . 

The qualification bid document cover (l-cover) will be opened by the undersigned in the Office of 
the Executive Engineer, Minor Irrigation Division , Bidar on dated 13-08 -2009 at 11.30 A .M . if possible or 
any other convenient date under intimation to the tenderers. The list of qualified tenderers will be notified 
on the notice board of the Executive Engineer, Minor Irrigation Division , Bidar. 
3. The Financial tender document of eligble tenderers will be opened on the notified date and financial 
tender document of un - eligble tenderers will be returned back . 
QUALIFICATION TENDER DOCUMENT I-COVER : 
Applicant depending upon their bidding capacity satisfying the below mentioned qualifying conditions 
need only apply . 
1) Each applicant and in the case of joint venture , each partner of the joint venture should 
have, 
i) In the last five years reckoned back beginning from the year 2008 -09. 

a ) Achieved in at least one or sum of Two financial years a minimum turnover (All Civil works 

only ) of Rs. 304.00 Lakhs . 
b ) Financial turnover and cost of completed works of previous years shall be given weightage of 

10 % per year based on the reference value to bring the 2008 -09 price level . 
Satisfactorily completed (Not less than 80 % of contract value ) as a prime contractor at least 
one work such as Bridge -Cum -Barrage or Barrage of value not less than Rs . 122 . 00 lakhs . 
(Comprising of salient items of work like Excavation , Embankment and concrete work at 

2008 -09 price level). 

d ) Executed in any one year, the minimum quantities ofwork as mentioned below ; 
i) Excavation 

7800 .00 Cum . 
ii) Embankment 

5726 .00 Cum . 
iii ) Cement Concrete work 

3300.00 Cum . 
vi) Fabrication ofmild steel & fabrication & 
Erecting Steel Gates 

14 .00 MT. 
2 ) The applicant should demonstrate . 

a ) Availability of 50 % own plants & equipments and 50 % owned or leased /hire of the following 
key and critical equipment for the work . If it is leased , General Power of Attorney (GPA ) to be 

enclosed . 
1) Excavator/poclane (0. 9 cum capacity ) 

1 No . 
2 ) Lorries /tippers 

6 Nos. 
3 ) Compressors/Wagon driller 

2 Nos . 
4 ) Concrete Machine mixers (10 /7 Cft capacity ) 

3 Nos. 


1 No . 
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5 ) Vibrators 

2 Nos. 
6 ) Pump sets (5 H .P ./ 10 H .P .) 

2 Nos. 
7 ) Centering materials (for concrete work ) 

50 . 00 Cum /day 
8 ) 8 to 10 Ton road roller. 

1 No . 
9 ) Water tanker 

b ) Availability for this work a project Manager with not less than five year experience in 
construction of similar Civil Engineering works and other key personnel with adequate experience 
as required . 
c ) Liquid assets /availability of credit facilities of not less than Rs. 100. 00 Lakhs for the work credit 

lines/letter of credit certified from banks for meeting the fund requirement etc . 
3 ) 

Contractor should have sufficient "Man power" for executing the work ( Attested copies to be 
enclosed .) 
4 ) Contractor has to procure steel, cement etc . required for the works , conforming to I.S . standard at 
his own cost and obtain necessary quality control certificates from the authorised quality control authority . 
Financial Tender ( Il _ Cover) 

Financial Tender ( ll - cover) consisting of the financial bid to indicate the item wise basic rates 
offered by the contractor on the basis of contract specifications , Schedule “ A ” and Schedule “ B ” of 
the contract form . The tenderer should neither make any alternation in the conditions of contract 
nor stipulated any condition of his own in the financial Tender documents . Rest of financial tender 

shall be taken up after completing the qualification process. 
1) Any document submitted through post /courier is at the risk of contractor. The Minor Irrigation 

Department is not responsible for postal delay. 
2 ) The intending contractors should note that, if any of the lands ( either in part/parts or in whole ) 

required for the work is not yet acquired by the Minor Irrigation Department, it shall be the 
responsibility of the contractor to take possession of such land and start the work by consent of the 
owners before commencement of work at no extra cost to the Minor Irrigation Department and no 

claimswhatsoever relating to non -availability of land would be entertained . 
3 ) If the tenderer makes any alternations in the conditions of contract or puts any condition of his own in 

Section -ll of the tender document, such tenders are liable for rejection . 
4 ) The tender accepting authority shall have the right to reject any or all the tender without assigning any 

reason whatsoever . 
5) Corrigendum will be published on the notice board of the office of Executive Engineer Minor Irrigation 

Division , Bidar for allmodifications if any . 
6 ) If any of the dates mentioned above happens to be a general holiday, the next working day will hold 

good . 
7 ) The contractor shall produced contractors registration book at the time of issue of blank tender forms 

and necessary entries have to be obtained . 
Contractor go through below points . 

a ) The documents furnished by the Contractor for qualification should be certified by the notary 
or Gazetted officer along with signature by the contractor as a token attestation regards 
genuinety and truthfulness of the documents . Un - attested signature of contractor copies will not 
be considered for evaluation of the qualification bid . (Xerox copies will be rejected .) 
b ) The required information should be given as per tender notification and in the qualification bid 
documents . Which must be clearly and correctly with Page No. should be compulsorily mentioned 
on the enclosures counting to last page of the qualification bid documents otherwise the same will 
not be considered for evaluation . 
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c ) Put the tender documents both I-cover and Il-cover duly mentioning on the envelops clearly 

alongwith the name of the work and should be sealed . 
9 ) Further details if any required can be had from the office of the undersigned during office Hours on 
all working days . 

MARUTHI GOKHALE 
P . R . 564 

Executive Engineer, Minor Irrigation Division , Bidar. 
DEPUTY COMMISSIONER , BANGALORE URBAN DISTRICT 

SHORT TERM TENDER BULLETIN 
NO . District Tender Bulletin No. 14 /09 - 10 , Date: 10th July 2009 
The enclosed Short Term Tender Notification is published as a part of the District Tender Bulletin 
for the week end of 

2009 
Deputy Commissioner and District Tender Bulletin Officer, 

Bangalore Urban District, Bangalore -01. 

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ | 
ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬನಶಂಕರಿ , ಬೆಂಗಳೂರು- 70 

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಕ್ಸನಿ/ ಬೆಂನಜಿ/ ವಾಹನ / ಬಾ / 2009 - 10 , ದಿನಾಂಕ: 10ನೇ ಜುಲೈ 2009. 
ವಿಷಯ : ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ 2009 - 10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು 

- ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು. 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಕಛೇರಿ, ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ 
ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಕಛೇರಿಗೆ 2009 - 10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ 
ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೀಲು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. 
[ 1 ] ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿ ಬೆಲೆ 

ರೂ .100/ 
- 2 | ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತು ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲು 25 .7.09 ಅಪರಾಹ್ನ 4. 00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ 
3 ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಂತಿಮ | 27.7.2009 ಅಪರಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

ದಿನಾಂಕ 
ಇ . ಎಂ . ಡಿ . ಮೊಬಲಗು 

ರೂ . 10, 000 / 
5 | ಡಿ. ಡಿ . ತೆಗೆಯಬೇಕಾದ ಪದನಾಮ | 

ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 
6. | ಟೆಂಡರ್‌ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ 

( 27.7. 2009 ಅಪರಾಹ್ನ 4. 30 ಗಂಟೆಗೆ 
ಅರ್ಜಿ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಇ. ಎಂ . ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡಿ. ಡಿ. ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಇಲ್ಲದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್‌ ಅರ್ಜಿ ಬೆಲೆ ರೂ .100 / - ಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ 
ಪದನಾಮದಲ್ಲಿ ಡಿ. ಡಿ. ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ 
ಇ. ಎಂ .ಡಿ, ಡಿ. ಡಿ. ಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಮೊಬಲಗು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ 
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಛೇರಿಯನ್ನು 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು. ಒಂದು ವಾಹನದ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ( Rate for one Vehicle) ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು 
ಹಾಗೂ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು 
ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನವು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದರಿಂದ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 


೧೮೩೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಛೇರಿಗೆ 2009 - 10 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು 

ದರಪಟ್ಟಿ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿ 
( 1 | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು , ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ 

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಲೀಕತ್ವವೇ / ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯದೆ 
ಎಂದು ನಮೂದಿಸುವುದು 
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 
ನೊಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ 
ದಿನಾಂಕ ( ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಪತ್ರದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ 
ಪತಿ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು) ನಮೂದಿಸುವುದು. 
ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ . 100 / - ಪಾವತಿ 1. ಡಿ. ಡಿ . ನಂ . 
ಮಾಡಲಾದ ವಿವರ 

ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 
2 . ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು 

3. ಮೊಬಲಗು ರೂ . 100 / 
| ಇ . ಎಂ . ಡಿ , ವಿವರ 

1. ಡಿ. ಡಿ . ನಂ . 

ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 
2 . ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರು 
3, ಮೊಬಲಗು ರೂ . 10,000 / 
ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು 
ನಮೂದಿಸಲಾದ ದರ ( ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ) 
ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು, 
ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ 
ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 

ಇವರ ಕಛೇರಿಗೆ. 
ಮಾಸಿಕ 2500 ಕಿ. ಮೀ ಅಥವಾ 300 ಗಂಟೆಗಳು. 
ಮಾಸಿಕ 2500 ಕಿ. ಮೀ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕಿ. ಮೀ ಗೆ . 
( 300 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪತಿ ಗಂಟೆಗೆ ದರ 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ದರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆ. 


ದಿನಾಂಕ: 

ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು. 
ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಛೇರಿಗೆ 2009 - 10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು 

ಒಪ್ಪಿರುವ ಪರತ್ತುಗಳು 
( 1 ಒದಗಿಸುವ ವಾಹನವು ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ವಾಹನವು 2006ರ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ | 

ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. 
ವಾಹನವು Comprehensive Insurance ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪರ್ಮಿಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವಾಹನದ ಹಾಗೂ 
ಚಾಲಕರ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರುದಾರರು ವಾಹನ ಒದಗಿಸುವ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ದೃಡೀಕೃತ ಪತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. 
| 3 ವಾಹನವು ಮಾಹೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜೆಗಳು ಸೇರಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು 
4 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಆತ ಯೋಜನೆಗೆ ವಾಹನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಒಮೊಮೆ ಅಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ | 

ಪವಾಸಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು , ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗೆ 
ವಾಹನವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ 

ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 
5 ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಹನವು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬದಲಿ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು | 

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. 
( 6 ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ 31 -3- 2010 ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಭಾಗ - ೫ | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩, ೨೦೦೯ 

೧೮೩೩ 
7 ಒದಗಿಸಿದ ವಾಹನ ಚಲಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಲಾಗ್ ಪು ಸ್ತಕದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ 

ಪಯಾಣಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಹಿ ಪಡೆದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. 
8 ಪತಿ ಮಾಹೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಂದಿನ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
9 ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಟಾಯಿಸಲಾಗುವುದು 
10 E . M .D ನೀಡಲಾದ ರೂ .10, 000 / - ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರಾರು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ 

ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಈ 

E. M.D ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
11 ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗೊಳಪಟ್ಟು ರೂ .100 ರ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಪತ್ರ 

ಬರೆದುಕೊಡಬೇಕು. 
12 ವಾಹನದ ಇಂದನ ಚಾಲಕರ ಬಾಟಾ, ವಾಹನದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರು 

ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
13 ಟೆಂಡರು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ / ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
14 | ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಕರಾರು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಟೆಂಡರ್‌ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಒದಗಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ” ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 

ಯಾವು ದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ರದ್ದುಗೊಂಡರೆ ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬೆಲೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವು ದಿಲ್ಲ. 
17 ಟೆಂಡರ್‌ ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಗೆ, ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ 

ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 
ಬದ್ದರಾಗಿಬೇಕು. 

ಈ ಮೇಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆ. 
ಪಿಆರ್‌. 569 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ. 
PVP AÊ ÉCÑOVÚ 
E ¿ î AÊS ÉàNÊP13 PP PIËNCÔÉI PgË, ÄNYÇÖÊÒ INIÕÄNYI ÄNYÇÖÊÖ 
wikEyE " daN 6. PhothwikEydBEjs /2009-10, 914 16ನೇ ಜುಲೈ 2009 
BYNt 2009 -10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ತಂತಿಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ. 
E NO : ದಿನಾಂಕಃ 04 .07 .2009 ರಂದು ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ , ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು 

ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಮೇರೆಗೆ. 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ 
ಮೆಶ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಗಡಿಕಲ್ಲು ಅಳವಡಿಸುವುದು , ಕಬ್ಬಿಣದ ನಾಮ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2009 -10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನೋಂದಾಯಿತ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಖಾಸಗಿ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ/ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ/ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ/ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ/ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ | ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ | ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ದಿನಾಂಕ: 29 . 07. 2009 ರಂದು ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ . ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕಃ 29 . 07 .2009 
ರಂದು ಸಂಜೆ 4 .00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು . ಒಂದು ವೇಳೆ ದಿನಾಂಕ: 29. 07 .2009 ರಂದು ಯಾವ 
ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ / ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ರಜೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 31. 07 .2009 
ರಂದು ಇದನ್ನೇ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 31.07. 2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ 
ಮೊಹರಾದ ಟೆಂಡರ್‌ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು . ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 29 . 07 .2009 ಮತ್ತು 31. 07. 2009 ರಂದು ಈ 
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 .00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| ಕ್ರಮ | ಕೆಲಸದ ವಿವರ | ವಲಯದ | 

ಸ್ಥಳ 

ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ | ಇ. ಎಂ . ಡಿ. 
ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು 

( ರೂ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ) ( ರೂ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ) 
1ನೇ ವರ್ಷದ ನೆಡುತೋಪು ಯಲಹಂಕ 

ಶಿವನಹಳ್ಳಿ 

0 . 045 0 .005 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು 

ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕೆರೆ 

0 .568 

0 . 057 
( ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು) 

ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 

1 .136 

0 . 114 
ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ 

1 .136 

0 .114 
ಯಲಹಂಕ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ 

0 .568 

0 . 057 


ಸಂಖ್ಯೆ 


2 


. 


ಭಾಗ - ೫ 
ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ | ಇ . ಎಂ . ಡಿ . 
( ರೂ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ) | ( ರೂ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ) 
0 . 852 

0 . 085 
0 . 426 

0 . 043 
1 . 42 

0 . 142 
1 .136 

0 . 114 
0 . 568 

0 . 057 
0 .426 

0 . 043 
1 . 420 

0 .142 
0 .568 

0 . 057 
0 .568 

0 . 057 
0 . 142 

0 . 014 
0 .568 

0 . 057 
0 . 568 

0 . 057 
0 .568 

0 . 057 
0 . 568 

0 . 057 
0 .568 

0 . 057 
0 .568 

0 . 057 
0 .568 

0 . 057 
27. 01. 2 . 701 


( ಗಿಡನಕೆರೆ 


18. 


( 21 - 


| 


18.39 


೧೮೩೪ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ಯ ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 
ಕ್ರಮ ಕೆಲಸದ ವಿವರ 

ವಲಯದ 

ಹೆಸರು 
ಕಗ್ಗಲೀಪುರ 

ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಸಂದ್ರ 
ಗುಬ್ಬಲಾಳ 

ಮೈಲಸಂದ್ರ I & II 
ಕೆಆರ್ ಪುರಂ 

ಕಸವನಹಳ್ಳಿ 

ಮಹದೇವಪುರ 
ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಆರ್ ಪುರಂ 

ಕೈಕೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
( ನೆಡುತೋಪು ಬೆಳೆಸುವುದು) 

ಮಡಿವಾಳ 

ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ 
14 | ಹೂಡಿ 

15 
ಬನಶಂಕರಿ 16 ಅರಕೆರೆ 

ಇಟ್ಟಮಡು 

ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ 
19 ಆರೆಹಳ್ಳಿ 
20 ಕರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 

ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ 

ಅಲಸುಾರು | 22 ಬ್ಯಾಟಗುಟ್ಟೆಪಾಳ್ಯ 
ಚೈನ್‌ಲಿಂಕ್ ಮೆಶ್ ಅಳವಡಿಸಿ | ಕೆ. ಆರ್‌. ಪುರಂ 

ಕೆ. ಆರ್‌. ಪುರಂ 
ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಚೈನ್ 

ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ 
ಲಿಂಕ್ ಮೆಶ್ ಖರೀದಿ ವೆಚ್ಚ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) - 1 .5 ಕಿ. ಮೀ . 

-1 .25ಕಿ. ಮೀ . | ಕೆ. ಆರ್‌. ಪುರಂ | 24 | ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ 
- 1 .5 ಕಿ. ಮೀ . | ಬನಶಂಕರಿ 

ಕೊಡಗಿಕೆರೆ-ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಕೆರೆ 
- 0 . 60 ಕಿ. ಮೀ . | ಬೆಂಗಳೂರು | 26 
-- 6.15 ಕಿ. ಮೀ . ಕೆ. ಆರ್‌ . ಪುರಂ | 27 | 

ಎಲೆಮಲ್ಲಪ್ಪಚೆಟ್ಟಿ ಕೆರೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಬೌಂಡರಿ | ಕೆ. ಆರ್ ಪುರಂ | 28 ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ 
ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು 

(15 Stones ) 
ಗಾರ್ವೆಬಾವಿಪಾಳ್ಯ 
( 15 Stones ) 
ಪರಪ್ಪನಅಗ್ರಹಾರ 
(15 Stones ) 
ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ 
( 24 Stones) 
ಕೆ. ಆರ್ . ಪುರಂ ಸಣ್ಣಕೆರೆ 

(24 Stones ) 
ಬನಶಂಕರಿ 33 ಬಾಚಿಕೆರೆ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ 

(15 Stones ) 
ರಾಜಾಜಿನಗರ 

ವಲಗೇರಹಳ್ಳಿ 
( 15Stones ) 
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲ್‌ 

(6 Stones ) 
2 .5 ಮೀ . ಎತ್ತರದ ಎಂ . ಎಸ್ . | ಕೆಆರ್ ಪುರಂ | 36 ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ 
ಆ್ಯಂಗಲ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 

2 Nos . Boards 
ರಚಿಸಲಾದ 

ಗಾರ್ವೆಬಾವಿಪಾಳ್ಯ 

2 Nos. Boards 
1 . 20 x 0 . 70 ಮೀ . 

ಇಬ್ಬಲೂರು 
ಅಳತೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ 

2 Nos. Boards 
ಬೋರ್ಡ್ 

ಕೆ. ಆರ್‌. ಪುರಂ ಸಣ್ಣಕೆರೆ 
2 Nos. Boards 


25 


22 . 06 


ತಿಂಡು 


8 . 83 
81 .80 
0 . 27 


1 . 839 
2 .20 
0 . 88 
8 .18 
0 . 027 


0. 27 


0 . 027 


0 .27 


0 . 027 


0 .432 


0. 043 


0 .432 


0 . 043 


0.27 


0.027 


| 34 


0. 27 


0 . 027 


0 .108 


0 . 011 


0 .12 


0 .012 


0 .12 


0 . 012 


38. 


0 .12 


0 .012 


0 .12 


0 . 012 


೧೮೩೫ 
ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ | ಇ. ಎಂ . ಡಿ. 
( ರೂ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ) | ( ರೂ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ) 

0 .12 0. 012 


0 .12 


0 .012 


0 .12 


0 .012 


0 .12 


0 . 012 


0 .12 


0 .012 


45 


0 .06 


0 . 006 


0 .06 


0 .006 


47. 


0 .12 


0 .012 


0.06 


0 .006 


0 .12 


0. 012 


0 . 06 


0 .006 


ಭಾಗ - ೫ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 
ಕ್ರಮ ಕೆಲಸದ ವಿವರ 

ವಲಯದ 
ಸಂಖ್ಯೆ 

ಹೆಸರು 

ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ 
2 Nos . Boards 
ಪರಪ್ಪನಅಗ್ರಹಾರ 
2 Nos. Boards 
ಸಿಂಗಸಂದ್ರ - 

2 Nos. Boards 
2 .5 ಮೀ . ಎತ್ತರದ ಎಂ .ಎಸ್ . | ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಾಚಿಕೆರೆ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ - 2 
ಆ್ಯಂಗಲ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ 

Nos. Boards . 
ರಚಿಸಲಾದ 

ಹಲಗೇವಡೇರಹಳ್ಳಿ - 2 
1 .20 x 0. 70 ಮಿ . 

Nos . Boards 
ಅಳತೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ 

ಅಲಸೂರು 

ಚಳ್ಳಕೆರೆ - 
ಬೋರ್ಡ್ 

1 No. Board 
46 

ಹೆಣ್ಣೂರು - 

1 No . Board 
ರಾಜಾಜಿನಗರ 

ನೆಲಗದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಹಳೇಕೆರೆ 
- 2 Nos. Board 
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲ್ - 1 
No. Board 
ವಲಗೇರಹಳ್ಳಿ 
-2 Nos . Board 
ವಲಗೇರಹಳ್ಳಿ ( ದುಬಾಸಿಪಾಳ್ಯ ) 
- 1 Nos . Board 
ನರಸಪ್ಪನಕೆರೆ - 
2 Nos . Board 
ಕೆಂಗೇರಿ ಕೆರೆ - 
2 Nos. Board 
ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ 

- 2 Nos. Board 
6 ಮಳೆಗಾಳದ ನೆಡುತೋಪು ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ 

ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ 
55 ಗಾರ್ವೆಬಾವಿಪಾಳ್ಯ 

ಪರಪ್ಪನಅಗ್ರಹಾರ 

ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ 
58 | ಸಿಂಗಸಂದ್ರ 

ಇಬ್ಬಲೂರು 

| 60 ಕೆಆರ್‌ಪುರಂ ಸಣ್ಣಕೆರೆ 
ಬನಶಂಕರಿ 

ಬಾಚಿಕೆರೆ ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ 

ಹಲಗೆವಡೇರಹಳ್ಳಿ 
63 | ಚುಂಚಘಟ್ಟ, 

ಅಣ್ಣಪ್ಪನಕೆರೆ 
ಜನಾರ್ಧನಕೆರೆ 
ಸುಬ್ಬರಾಯನಕೆರೆ 

ಆಲಹಳ್ಳಿಕೆರೆ 

| 68 ಗೌಡನಕೆರೆ 
ಅಲಸೂರು 

69 ಚಳ್ಳಕೆರೆ 
70 ಹೆಣ್ಣೂರು 
71 ಚನ್ನಸಂದ್ರ 

ವಿಜಿನಾಪುರ 
73 ಲಿಂಗರಾಜಪುರ 


0 . 12 


0 .012 


0 .12 


0 . 012 


33 


0 .12 


0 . 012 


58. 


| 


S9 


62 


0 .167 
0 . 167 
0 .167 
0 . 835 
0. 167 | 
0 . 167 
0 . 501 
0 . 668 
0 . 668 
0 . 668 
0 .668 
0 . 668 
0 . 668 
0 . 668 
0 . 668 
0 . 668 
0 . 835 

3 .34 
0 . 668 
1 .336 


0 . 016 
0 . 016 
0 . 016 
0 . 083 
0 . 016 
0 . 016 
0 . 050 
0 . 066 
0 . 066 
0 . 066 
0 . 066 
0 . 066 
0 . 066 
0 .066 
0 .066 
0 . 066 
0 . 083 
0 .334 
0 . 067 
0 .133 


64 


65 


| 


67 


72 


74 


76 


೧೮೩೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಕ್ರಮ ಕೆಲಸದ ವಿವರ ವಲಯದ 

ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ | ಇ . ಎಂ . ಡಿ . 
ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು 

( ರೂ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ) | ( ರೂ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ) 
ರಾಜಾಜಿನಗರ ನಸರಪ್ಪನ ಕೆರೆ 

0 .501 

0 . 050 
75 ಶ್ರೀಗಂಧಕಾವಲ್‌ 

0 . 668 

0 . 066 
ವಲಗೇರಹಳ್ಳಿ 

0 . 668 

0 . 066 
VÃN Cồ 
1. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಫಾರಂಗೆ ರೂ .200 .00 ( ತೆರಿಗೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ) ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ: 29.07.2009 

ಹಾಗೂ 31.07.2009 ರಂದು ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2009-10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿರಬೇಕು. 
2 . ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಾಹರು ಮಾಡಿದ 

ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇ . ಎಂ . ಡಿ . ಯಾಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು , 
3. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಲಬದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ 

ಮುಂಚೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ 
ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಟೆಂಡರಿನಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು . 
4. ಪ್ರತಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
5 . ಈ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆಯಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಇ . ಎಂ . ಡಿ . 

ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪರವಾಗಿ 
ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿ . ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. 
ಟೆಂಡರ್‌ನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ / ನಮೂದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ . ಇದರ ಬಗ್ಗೆ 
ಏನಾದರೂ ತಕರಾರುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ರವರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ . 
7. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ಸೀಲು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಷೆಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 

ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
8, ದಿನಾಂಕ: 29 . 07 .2009 ಮತ್ತು 31.07.2009ರ ಅಪರಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಯವರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಈ 

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಇಟ್ಟಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. 
ದಿನಾಂಕ: 29 .07. 2009 ಮತ್ತು 31 . 07. 2009 ರ ಸಂಜೆ 5 . 00 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ | 

ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
10. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಹಾಗೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ , 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ . 
11 . ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ, 

ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾರು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, 
12 . ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ 

ಅನುಮೋದನೆ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ತಡವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ 

ಹಣ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ . 
13. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಸದರಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಯಮದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ/ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ 
ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ( ಎಂ . ಬಿ . / ಎಫ್, ಎನ್ . ಬಿ .) ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಸಂದಾಯ 
ಮಾಡುವಾಗ ಸದರಿ ಬಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ಸರ್‌ಚಾರ್ಜ್ 

ಮತ್ತು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ನಿಯಮದಂತೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು , 
14 . ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 3ದ 5 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು Fabrication ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಅನುಭವವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು. 


6 . 


9 . 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮೩೭ 
15 . ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಇತರೆ ನೆಡುತೋಪುಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು 

ನಾಶಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ 

ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು , 
16. ಕೆಲಸಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ . 
17. ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಡಿಫಾಲರ್ ಆಗಿದರೆ ಅಂತಹವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 

ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ , 
18. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಮಜೂರಿ ಮತ್ತಿತರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮತ್ತು ಅವರ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ 

ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ . 
19. ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಹಣವು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ( ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್) ಹಣವನ್ನು 

ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ 
ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು . 

ರಗಾರಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಇವರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಲಿಖಿತ / ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 
ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ 
ಲಿಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಲು 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬದ್ದರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ . 
21 . ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೆಶನದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅತಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 
ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ .5 ರಂತೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು 
ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ , ಅಂತಹ ಹಣವನ್ನು 
ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು 

ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು . 
22. ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವತಿಯಿಂದ | ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಡುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 

ಅ) ಕಂಪನಿಯ / ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು. 
ಆ ) ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಹಿ 

ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ (Power of Attorney) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ 

ಪತ್ರವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. 
23 . ಅರಣ್ಯ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಚಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ 

ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಸಂಘಗಳು 

ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು , 
24 . ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕರಾರು ನಾಮೆಯನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರ 
ಇ . ಎಂ . ಡಿ . ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು 
ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ 
ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾದ ಮಾತ್ತವನ್ನು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂಹಿತೆ 1963 ಕಲಂ 109 ಮತ್ತು 119 ರಂತೆ ಭೂಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿಯಂತೆ ವಸೂಲು 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು . 
25. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡುದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರದ 

ಶೇ .5 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಣವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿ 


೧೮೩೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಣಮಟ್ಟ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಮಾತ್ತವನ್ನು 

ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು . 
26 , ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ 

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುವುದು . 
27 . ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಪಘಾತ / ಇನ್ನಿತರೆ ಹಾನಿಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ 

ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ . 
28. ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟೆಂಡರುದಾರರು 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರದು. 
29. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ನೀಡುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ . 
30 . ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ ಇವರು ವಿಧಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 

ಬದ್ದರಾಗಿರಬೇಕು. 
31. ಕೆಲಸದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30(ಮೂವತ್ತು) ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸತಕ್ಕದ್ದು 
32 . ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 

ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ಪೂರೈಸಲು ಅಥವಾ ಇಲಾಖಾ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ 

ಅಧಿಕಾರ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ . 
33. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರೈಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 

ಪೂರೈಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವುದಿಲ್ಲ , 
34. ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ , ಬೆಂಗಳೂರು 

ವೃತ್ತ ಇವರು ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ . 
35 . ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ/ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು 

ಸರಬರಾಜು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ / ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ / ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ | ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 2008 -09ನೇ 

ಸಾಲಿನ ದರಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. 
36 . ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. 

ಅ ) 2006 - 07 , 2007 - 08 ಮತ್ತು 2008 - 09ನೇ ಸಾಲಿನ ಯವುದಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ . 46 .00 

ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು (ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಧೃಡೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು ), 
ಆ) 2006 - 07 , 2007 -08 ಮತ್ತು 2008- 09ನೇ ಸಾಲಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೂ . 180. 00 
- ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು ( ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 

ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಧೃಡೀಕೃತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು ), 
ಪಿ . ಆರ್. 578 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ( ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್), ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ತೊಉನಿ/ ಜಿಪ / ರಾ / ಸತೋಅ- 1 / 62 / 2008 - 09 , ದಿನಾಂಕ : 6ನೇ ಜುಲೈ 2009 . 

- ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ 
2009ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಸಪೋಟ ಫಸಲು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 2009ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ( ದಿನಾಂಕ: 01 - 07 - 2009 ರಿಂದ 31 - 12 - 2009) ಸಪೋಟ 
ಫಸಲು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿಷ್ಕತ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ 
ಪಕಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು 
ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮೩೯ 
ಕ. | ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತದ | ಗಿಡಗಳ | ಫಸಲು ರೂಢಿಸಿ | ಠೇವಣಿ | ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು | ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಸುವ 
ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ | ಮೊತ್ತ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇಳೆ. 

ದಿನಾಂಕ ( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) | ಮತ್ತು ವೇಳೆ. 
ಭೈರಾಪಟ್ಟಣ 

03 - 8 - 2009 03 - 8 - 2009 
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ, | 1126 || 31 - 12 -2009 ರೂ .10000 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 .30 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 

ಗಂಟೆ 

ಗಂಟೆ. 
ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ 

03 - 8 - 2009 03 - 8 - 2009 
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ, | 133 | 31 - 12 -2009 ರೂ . 3000 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 .30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 

ಗಂಟೆ 

ಗಂಟೆ. 
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ 

03 - 8 - 2009 03 - 8 - 2009 
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ, | 300 || 31 - 12 - 2009 | ರೂ .3000 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 
ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 

ಗಂಟೆ 

ಗಂಟೆ. 
ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ರೂ . 25 - 00 ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ 
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೆಶಕರು ( ಜಿಪಂ) ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು 
ಆಯಾಯ ಫಸಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ತಾವು ನಮೂದಿಸುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 50 ಭಾಗದ 
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಷೇತಗಳ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಜಿಪಂ), ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಟೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ 
ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮೊಹರು 
ಮಾಡಿದ ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯೊಳಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ , 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಮಾಡಿರದ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಪೂರ್ಣ ಟೆಂಡರ್‌ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ 
ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ನಡೆಸುವ ದಿನಾಂಕ ಹಾಜರಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಫಸಲು 
ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಪಾವತಿಮಾಡಿ ಫಸಲನ್ನು 
ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು . ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ನಿರ್ದೆಶಕರು 
ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. 
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ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ( ಜಿಪಂ), ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ . 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 

ಟೆಂಡರ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ 
1. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ (I.F. T) ಸಂಖ್ಯೆ : 02 - 3 /2009 - 10 , ದಿನಾಂಕ: 8ನೇ ಜುಲೈ 2009 
2 . ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ (IFT) ಸಂಖ್ಯೆ: 02 - 2 / 2009 - 10 , ದಿನಾಂಕ: 26ನೇ ಜೂನ್ 2009 

ಭಾಗ - 1 - ಟೆಂಡರುಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ - ಕೆ. ಡಬ್ಲೂ - I ಮತ್ತು 2 ರಂತೆ 
ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರ್ಹ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ನೀಡುವ, ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ, 
ತೆರೆಯುವ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. 
1. ಈ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ :2 -2/ 09 - 10 / ದಿನಾಂಕ: 26.06. 2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 

(ಮೂಲ ಕ್ರ. ಸಂ . 1 ರಿಂದ 38 ) 1 ರಿಂದ 41 ರವರೆಗೆ , ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕ : 

20.07 .2009 ರಂದು ( ಬೆಳಿಗ್ಗೆ – 11.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ) ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. 
2 . ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : (ಮೂಲ ಕ್ರ. ಸಂ . 1 ರಿಂದ 38) 1 ರಿಂದ 41 

ರವರೆಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ : 22 .07 .2009 ರಂದು ( ಬೆಳಗ್ಗೆ - 11. 00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4 .00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ) 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 23.07.2009 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
3 . ಈ ಕಛೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ :2 - 2 / 09 - 10 / ದಿನಾಂಕ : 26. 06.2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ : 
39 ರಿಂದ 70ರ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು Www . kpwd. gov .in Websiteನ್ನು 
ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾ ಕೋರಿದೆ. 
ಪಿ .ಆರ್. 556 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಲೋ .ಇ, ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


೧೮೪೦ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ , ತುಮಕೂರು ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರುಟೆಂಡರ್ 

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎl -ಬಿಯುಡಿ- ಟೆಂಡರ್ - ವಿವ : 09/ 08 - 09, ದಿನಾಂಕ : 9ನೇ ಜುಲೈ 2009 | 
ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ 2009 - 10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ತುಮಕೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಚಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಇಲಾಖಾ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ನರ್ಸರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2009 -10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೊಂದಾಯಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಐಟಂವಾರು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮರುಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 29 /07/2009 ರಂದು 3 - 00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಉಪ 
ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. 


ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 


ಅಂದಾಜು 


#(GL 


ಟೆಂಡರ್ 
ಹೊರಡಿಸಿದ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


ಟೆಂಡರ್ 
ಕ್ರಮಾಂಕ 
ಹಾಗೂ 
ದಿನಾಂಕ 
ಯೋಜನೆ 


ವಲಯ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಮೊತ್ತ 


ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ಇ . ಎಂ . ಡಿ 

ಮೊತ್ತ 
( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಟೆಂಡರ್ 
ಫಾರಂಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ 
| ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ 

ದಿನಾಂಕ 


ಟೆಂಡರ್ 
ಫಾರಂಗಳನ್ನು 
ವಿತರಿಸುವ 
ದಿನಾಂಕ 


ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ 
ಫಾರಂಗಳನ್ನು 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲು 
ಕೊನೆಯ 
ದಿನಾಂಕ 


ಟೆಂಡರ್ 
ಸ್ವೀಕರಿಸುವ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 


ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ 
ಕಾಲಾವಧಿ 


ಕಿ. ಮೀ 


( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) 


130 


300000.00 


7500 .00 


3 ತಿಂಗಳು 


ಸಾಮಾಜಿಕಅರಣ್ಯವಿಭಾಗ,ತುಮಕೂರು 


ಎl:ಬಿಯುಡಿ:ಟೆಂಡರ್‌:ವಿವ:9/08-09,ದಿನಾಂಕ:09-07-2009 

ಗ್ರೀನಿಂಗ್ಇಂಡಿಯಾಯೋಜನೆ 


ತುಮಕೂರು 


1 . GREEN HOUSE WITH FOGGING 

SYSTEM AT Chikkonahalli Departmental 

Nursery in Tumkur Taluk 
5mt depth x 4mt width x 2 .75 height semicircular 
structure having 6 Nos. Main structure of GI. “ B 
class tube is embedded in the foundation of 400 
mm depth in a plain surface . 
All round the structure between the foundation 
the brick work of 300 mm height and 150 thick 
duly plastered . In front end view there will be a 
PVC door to lockable type and one 450mm dia 
exhaust slow speed laminar flow aerofoiled 
bladed exhaust blower will be provided which 
will be connected to the pad pump circuit to cut 
off and on depending upon the set point 
condition . The single phase power should be used 
for continuous non interrupted power. The eco 
cooled cell deck pad of 4 x 0 .10 mt will be 
housed in a GI tray with water spray PVC lateral 
pipe line is fixed on the other side of the structure 
(opposite to door side) which is connected to the 
exhaust fan circuitary . The system is close circuit 

for water flow . 
| 2 . Construction of Shade house 

3 . Supply of 150cc router trainer with stand 
4 . Construction of SSM Gate pillers and MS 

gate of 12 ” x 10 ” size with Barbed wire 
fencing around and pipeline system , etc., 


ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಗದಿ 
ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ 


29 / 07 / 09 
ರಂದು 12. 00 
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ . 


29 / 07 / 09 
ರಂದು 3 .00 
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 


ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ 
ವಿಭಾಗ , ತುಮಕೂರು 


150000.00 


1 . ನಂ 
1 ನಂ . 


3750.00 
8750 .00 


3 ತಿಂಗಳು 
3 ತಿಂಗಳು 


350000 . 00 


1 ನಂ . 


200000. 00 


5000. 00 


3 ತಿಂಗಳು 


೧೮೪೧ 


ಭಾಗ - ೫ 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 
ದಿನಾಂಕ:29 - 07 - 2009 ರಂದು ನಡೆಸುವ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ: 05 -08 - 2009 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಮರುಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಪುನಃ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸದ ದಿನ ಮತ್ತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ 
ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ರವರನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು. 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ , ತುಮಕೂರು. 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು 
1. ಅ) ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ರೂ . 200 - 00 ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ 

ಫಾರಂನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮೊಹರಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಆ) ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. 
2. ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳವರು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಿಂದ ಅಪರಾಹ್ನ 4: 00 ಗಂಟೆಗೆ 

ಹಾಜರಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
3. ಪ್ರತಿ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
4. ಈ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ಆಯಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇ. ಎಂ . ಡಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, 

ತುಮಕೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಡಿ. ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 
5. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 
6. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ , ತುಮಕೂರು ಇವರು 

ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನವು, ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರವೇ ಪಾವತಿ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
8. ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದು ಆಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ತಡವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
9. ಈ ಅರಣ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಾಲಬದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು , ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಿಗಧಿತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಇಎಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇಲಾಖಾ ಮೂಲಕ ವೆಚ್ಚವಾದರೆ ಅದನ್ನು 

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
10. ವಿಜೇತ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಆದೇಶದ 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರಾರನ್ನು ಚಾಲ್ಲಿ ದರ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ತುಮಕೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 


೧೮೪೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ , ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
11 . ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಯಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ 

ಪಾವತಿಸುವ ಶೇ .2 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಬಾಲ್ಕು ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು 2 .5 ರಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು. ಕಾಲಬದ್ದ ಕೆಲಸಗಳ ಬಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರವು 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. 
12 . ಯಾವುದೇ ತಕರಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಮಕೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವರು ಕೊಡುವ ತೀರ್ಪು 

ಅಂತಿಮವಾದುದು. 
13 , ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಲ್ಲವಾದರೆ ಹಾಸನ ವೃತ್ತದ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯವರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವರು ಕೊಡುವ 

ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮವಾದದ್ದು. 
14. ಕೆಲಸದ ಪರಿಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದ ಟೆಂಡರಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಆಯಾ 

ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 
15. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂಹಿತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ಕಾಯ್ದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ : ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು 

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೆಶನ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 
16 . ಟೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತುಮಕೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2009 - 10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. 
17. ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರಣ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆ/ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಸಹಿದಾರರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗುವಂತೆ 

ಒದಗಿಸಬೇಕು. 
18. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಮಂಜೂರಾಗುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
19. ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರು 
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುವುದು. 
20. ಈ ಟೆಂಡರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವೂ ಸಹ ಮಂಜೂರಾಗುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
21. ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ದಿನಾಂಕವೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಮಾರನೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಪಿ . ಆರ್ . 574 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮೪೩ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 

ಟೆಂಡರ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ 
1. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ( ಐ.ಎಫ್. ಟಿ) ಸಂಖ್ಯೆ: 3 -1 /2009 - 10 , ದಿನಾಂಕ: 8ನೇ ಜುಲೈ 2009 

2. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ( ಐ.ಎಫ್. ಟಿ) ಸಂಖ್ಯೆ : 03 / 2009 - 10 , ದಿನಾಂಕ: 27ನೇ ಮೇ 2009 
ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ - ಸ್ಟಾಂಡರ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೆ. ಡಬ್ಲೂ - 3 ಮತ್ತು 4 ರಂತೆ 

- ದಿ - ಲಕೋಟೆ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನ 
ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರ್ಹ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ , ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. 
1. ಟೆಂಡರ್ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ 

http :// eproc.karnataka.gov.in ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ; 22 .07. 2009 ರಿಂದ 28.07. 2009 ಸಂಜೆ 4.00 

ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
2 . ಆಕ್ಷೇಪಣೆ - ಸಂದೇಹ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ : 23 . 07. 2009 ( ಸಂಜೆ 3.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಛೇರಿ 
ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ) 
3. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ: 28.07.2009 ( ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ) 
4. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ; 31. 07.2009 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11. 00 ಗಂಟೆಗೆ 
5 . ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 06.08.2009 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 . 00 ಗಂಟೆಗೆ 

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾ 
ಕೋರಿದೆ. 
ಪಿ . ಆರ್ . 557 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಲೋ . ಇ. ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 

ಟೆಂಡರ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ 
1. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ (IFT) ಸಂಖ್ಯೆ : 08 -1 /2009 - 10, ದಿನಾಂಕ: 13ನೇ ಜುಲೈ 2009 
2. ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ (IFT) ಸಂಖ್ಯೆ : 08 /2009 - 10 , ದಿನಾಂಕ: 27ನೇ ಜೂನ್ 2009 

ಭಾಗ - 1 – ಟೆಂಡರುಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ - ಕೆ. ಡಬ್ಲೂ - I ಮತ್ತು 2 ರಂತೆ 
ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರ್ಹ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ನೀಡುವ, ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ, 
ತೆರೆಯುವ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. 
1. ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕ : 25 . 07 .2009 ( ಬೆಳಿಗ್ಗೆ - 10.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5.00 

ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ) 
2 . ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ: 28.07.2009 ( ಬೆಳಿಗ್ಗೆ - 10.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 

4 .00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ) 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ದಿನಾಂಕ: 28.07.2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು . 
ಸೂಚನೆ: ಇತರೆ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾ ಕೋರಿದೆ. 
ಪಿ .ಆರ್. 576 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಲೋ . ಇ. ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್‌ರವರ ಕಚೇರಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ 
ಈ ಸಂ : ಹೆಆಕಾ: ರಾಹೆವಿಕಾ:ಉಗ್ರಾಣಹರಾಜು: 09 - 10 /396 , ದಿನಾಂಕ: 8ನೇ ಜುಲೈ 2009 

ಗ್ಯಾಂಟರಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಟೆಂಡರು 

ಎರಡನೆಯ ಕರೆ 
ರಾ . ಹೆ. 17 ಕಿಮೀ . 101. 400 ರಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಂಟರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ , 
ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ - ಕಂ - ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇ. ಎಂ . ಡಿ . 
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ದಿನಾಂಕ 


5000 . 00 


20. 07.09 | 


22.07 .09 | 24. 07. 09 
ಸಂಜೆ. 

( ಸಂಜೆ: 
5 .30 


೧೮೪೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ರೂ . 5000.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಬೆಲೆ ರೂ . 500. 00 + 12 .50 % ವ್ಯಾಟ್, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ 
ದಿನಾಂಕ: 20.07. 2009ರ ಸಂಜೆ 5 .30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ: 
22 .7.2009ರ ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ, ಮೊಹರ್‌ ಬಂದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 
24 .07.2009 ರ ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ , ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ: 27.07. 2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 . 00 ಗಂಟೆಗೆ 
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಪ- ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ ಇವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಪ- ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ ಇವರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ . 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ) 

ಸಂ . ಹೆಆ:ರಾಹೆವಿಕಾ:ಉಗ್ರಾಣ: ಹರಾಜು:2009 -10, ದಿನಾಂಕ: 8ನೇ ಜುಲೈ 2009 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ , ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅ ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ 

ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ( ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು 
| ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರ | ಪರಿಮಾಣ | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ | ಠೇವಣಿ | ಟೆಂಡರ್ 

ಮೊಹರ್ | ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು 
ಹಾಗೂ ಇರುವ ದ ಮೌಲ್ಯ | ಡಿಮಂಡ್ | ದಾಖಲಾತಿಗಳ 

ಸ್ವೀಕರಿಸ 

ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುವ ದಿನಾಂಕ 
ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೊತ್ತ ಬೆಲೆ 

ಟೆಂಡರ್ 
ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ | ( ಹಿಂದಿರುಗಿಸ ಕೊನೆಯ 

ಗಳನ್ನು 
( ನಗದು ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ದಿನಾಂಕ ನೀಡಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು 
ಸ್ವೀಕರಿಸ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 

ಅಂತಿಮ ಕೊನೆಯ 
ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೊತ್ತ 

ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ 
(ನಗದು ಸ್ವೀಕರಿಸ 

ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) 
ರಾಹೆ - 17ರ ಕಿ. ಮೀ . | 6840 ಕೆ . ಜಿ | ರಹಸ್ಯವಾಗಿ | 500 + 12.50 % 

27.07 .09 ರಂದು 
101.400ರಲ್ಲಿರುವ | ( ಅಂದಾಜು) | ಇಡಲಾಗಿದೆ 

VAT ( ಸಂಜೆ: 5 .30 

ಸಂಜೆ 4 .00 ಗಂಟೆಗೆ 
ಕಾಳಿಸೇತುವೆಗೆ 

ಗಂಟೆವರೆಗೆ) 

4 ,30 ಸಹಾಯಕ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ 

ಗಂಟೆವರೆಗೆ) | ಗಂಟೆವರೆಗೆ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಗ್ಯಾಂಟರಿ 

ಇಂಜಿನಿಯರ್ 
ರಾ . ಹೆ.ಉಪ- ವಿಭಾಗ , 

ಕಾರವಾರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 

- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ. 
ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು : 

1. ಈ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್ ನಮೂನೆಯನ್ನು ರೂ . 500 + 12 .50 % 
( ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಡಿ. ಡಿ. ಮುಖಾಂತರ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನೀಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ , ಕಾರವಾರ ಇವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು 

ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ( ನಗದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ). 
2. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ 

ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮತ್ತು ನಮೂದಿಸುವ ಬೆಲೆಯ 50 ರಷನ್ನು , 12 .50 % ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನೀಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ. ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ, 
ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಟೆಂಡರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ಡಿ. ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಹಾಜರಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ 
ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದರೂ , ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ 
ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, ರಾ . ಹೆ. ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ದಿನಾಂಕ: 24.07 .2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಮೊಹರು 
ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ “ ಗ್ಯಾಂಟರಿ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ” ಎಂದು ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27. 07. 2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುವ 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮೪೫ 
ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ನಂತರ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ 

ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
3. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನವು 
- ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
4. ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ 

ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
5. ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ದಿನಾಂಕ: 27. 07.2009 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 

ಇಂಜಿನೀಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಪ- ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ ಇವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಹಾಗೂ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಡಿ. ಡಿ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 
6. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಬಿಡ್ಡಿನ 50 % ರಷ್ಟನ್ನು , ಹಾಗೂ 12.50 % ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ 

ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
7. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಟೆಂಡರ್: ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿಯ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ದರದ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಸಹಿತ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ 15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯತಕ್ಕದ್ದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಮೇಲೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ( ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ 
ನಂತರ) ಸದರಿ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು . 
8. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್, 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಪ- ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಹೆದ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, 
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಕಾರವಾರ. 
ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ, ಹಳೇ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು, ಮಂಗಳೂರು – 575 001 

ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ 
ನಂ .ಸಾಮಗ್ರಿ/ ಸಿಆರ್ - 02 / 2008 - 09 , ದಿನಾಂಕ: ಜೂನ್ 2009 
ವಿಷಯ : ಬಂದರು ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು - ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಳೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಹರಾಜು ಮಾಡುವ 

ಕುರಿತು. 
ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಯ 
ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ (1) ಪ್ರೊಫೈಲರ್ - ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯದು (2) ಪ್ರೊಫೈಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ - 
ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಯದು (3) ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ - ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯದು ಇವುಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು 
ಬಂದರು ಕಛೇರಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 3.08.2009 ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು 
ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು | ಹರಾಜುದಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಈ ಮೇಲೆ 
ವಿವರಿಸಲಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ತಗ್ಗುಬೆಲೆ ರೂ .1,10,000 .00 ಇರುತ್ತದೆ. 
ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳು 
1. ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ರೂ . 1,000 . 00 ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಗದಾಗಿ ಹರಾಜು 

ನಡೆಯುವ ಮೊದಲು 3.00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು 
ಪಾವತಿಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿಸದಿರುವವರು ಭಾಗವಹಿಸಲು 

ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
2. ಸವಾಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಿದ 

ತಕ್ಷಣ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು 
ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಮರು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


೧೮೪೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
3. ಯಶಸ್ವಿ ಸವಾಲುದಾರರು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 

ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಹಿತ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರ 

ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದು. 
4. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು/ಸವಾಲುದಾರರು ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದ ಸವಾಲುದಾರರು ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಹರಾಜು 

ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
5. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಯವರು 

ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ . 
6. ಆಸಕ್ತ ಸವಾಲುದಾರರು / ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹರಾಜಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದರು 

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. 
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ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿ , ಮಂಗಳೂರು. 
ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಚೇರಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ -1, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹರಾಜು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಆರ್.ಎನ್. ಟಿ: ಸಿ.ಆರ್.- 22 / 08 - 09 , ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 24ನೇ ಜೂನ್ 2009 
ವಿಷಯ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ( ಒಳ) ತನಿಖಾ ಠಾಣೆಗೆ 

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ 

ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ , ದಿನಾಂಕ: 27.07. 2009ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 
3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ( ಒಳ) ತನಿಖಾ ಠಾಣೆಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ವೇ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವಿವರಗಳು 
ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ. 

1. ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾರಾಟ ದಿನಾಂಕ : 27.07.2009 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 300 ಗಂಟೆಗೆ 
2 . ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ 

: ರೂ .10, 000 - 00 
3. ಹರಾಜು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ 

: ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ತನಿಖಾ ಠಾಣೆ ( ಒಳ) ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 
1. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಳೆಯ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಹರಾಜನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ( ಜಾಗೃತಿ) ಬೆಂಗಳೂರು 

ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 
2. ವೇ ಬಿಡ್ಡನ್ನು “ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ” ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 
3 . ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಹರಾಜಿಗೆ ಮುನ್ನ ಠೇವಣಿ ಹಣ ರೂ .10,000 - 00ವನ್ನು ಡಿ. ಡಿ . ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
4. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
5. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಹರಾಜು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಹರಾಜು ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆಗಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ ಶೇಕಡಾ 25 ಭಾಗ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಮಾಡುವುದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 

ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
6. ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 75 ಭಾಗ (ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದು) ಹರಾಜಿನ ಹಣವನ್ನು ಹರಾಜಿನ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 15 

( ಹದಿನೈದು) ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿ, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವೇ ಬ್ರಿಡ್ಡನ್ನು ಹಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗದಿಂದ 

ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು . 
7. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವೇ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ .50- 00ರಂತೆ ನೆಲಬಾಡಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಒಂದು 
ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ , ಕಟ್ಟಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವೇ ಬಿಡ್ಡನ್ನು ಮತ್ತೆ 

ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
8. ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮೪೭ 
9. ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತಕರಾರುಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ 

ಆಯುಕ್ತರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ . 
10. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಹರಾಜು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ, ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ, ಮುಂದೂಡುವ ಅಥವಾ 

ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ . 
ಪಿ . ಆರ್. 566 

ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರು (ಕರ್ನಾಟಕ ), ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರ ಕಛೇರಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 

- ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು 

- ಇ - ಟೆಂಡರ್ - ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ( ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ದತಿ) 
ಲೋ . ಇ : ಮಂ . ವಿ : ಟಿ . ಎನ್ . ಡಿ ( 148): 2009 - 10: ಎಣ1, ಮಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 27ನೇ ಜೂನ್ 2009 
1 ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇ - ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ 

ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಲದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ 
https://eproc.karnataka.gov.in ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು 
ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಅರ್ಹರಾದ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಟೆಂಡರುದಾರರು ಟೆಂಡರ್ 
ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಕ್ಲಾಜ್ 3 ರಂತೆ ಕನಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲು 
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
2. ದಿನಾಂಕ: 21.7.2009 ರಿಂದ 27.7.2009ರ ವರೆಗೆ ಟೆಂಡರುದಾರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಇ 

ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಲದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು 

ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. (Download). 
3. ಟೆಂಡರುಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಿವರದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇ. ಎಂ . ಡಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ 
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಯನ್ನು ಸರಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಊರ್ಜಿತ 

ಅವಧಿಯು ಟೆಂಡರು ಊರ್ಜಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ 45 ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಬೇಕು. 
4. ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 

27.7.2009ರ ಅಪರಾಹ್ನ 4. 00 ಗಂಟೆ (16 :00 ಗಂಟೆ) ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಟೆಂಡರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸರಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
5. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 

ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಇ . ಎಂ . ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 

ಮೊತ್ತ ಠೇವಣಿ ( ಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
( ರೂ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕಾಲಾವಧಿ ( ಮಳೆಗಾಲ 

ಸೇರಿ) 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ಒ. ಆರ್ .ಎಫ್ 
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ 

60. 00 

1.20 | 9 ತಿಂಗಳು 
ಬೈತುರ್ಲಿ - ನೀರುಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪನೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ. ಮೀ 
13 .00 ರಿಂದ 15 .20ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 
ಪಿ .ಆರ್ , 532 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು. 


ಸಂ . 


೧೮೪೮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ಯ ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಇಲಾಖೆ 
ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ , ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 100 

ಪ್ರಕಟಣೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ :ಕೇಕಾಬೆಂ/ ಕಾವಿ/ ಅಂಗಡಿಮಳಿಗೆ/ 907 / 2009 - 10 , ದಿನಾಂಕ: 28ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2009 
ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ 
ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳನ್ನು ಕರೆದು 2009 - 10ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 
ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 27 .07 . 2009 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. 

ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದಿಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ( ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನು 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ನೂರಾರು ಜನರು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ 600 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿರುವ 187 ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದಾ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ 
ಕೂಡಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಉದ್ದೇಶವು ಸಫಲವಾಗುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ 
ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. 

ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ತಿಂಗಳ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೇ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
( ಕ. | ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಯ | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅವಧಿ ಮಾಸಿಕ 10 ತಿಂಗಳ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 
ಸಂ . | ಹೆಸರು/ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಚ.ಅಡಿ. ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಾಡಿಗೆ. 

ಬಾಡಿಗೆಯಷ್ಟು ಭರಿಸಬೇಕಾದ 
ಶುಲ್ಕ 

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಇಡುಪು ಠೇವಣಿ 
1 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಶಾಪ್ - 01 [ ( 3. 25x6) | 11 ತಿಂಗಳು | 980 / 

1 , 000 / 
(1 ಯೂನಿಟ್) 

ನಿಗದಿಯಾದ 
2 ( ಹಾಲಿನ ಮಳಿಗೆ- 04 ( 3.25x6) 

| 11 ತಿಂಗಳು 

980 / 

ಬಾಡಿಗೆಯ 10 1, 000/ 
( 1 ಯೂನಿಟ್ ) 

ತಿಂಗಳ 
3 ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆ - 10 (3. 25x6 ) 11 ತಿಂಗಳು | 980/ 

ಮೊತ್ತವನ್ನು 

1 ,000 / 

ಠೇವಣಿಯಾಗಿ 
(1 ಯೂನಿಟ್ ) 

ಇಡುವುದು 
ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ- 11 

( 3. 25x6 ) 11 ತಿಂಗಳು 980 / 

1,000 / 
(1 ಯೂನಿಟ್ ) 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೈಸನ್ಸ್ 
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಪಿಸಬೇಕಾಗುವುದು . 

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಬಲಿಗಿಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿರುವ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊಬಲಗು 10 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ 
ಭರಿಸಬೇಕಾಗುವುದು . 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂದನೆಗಳು ವಿವರಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಂದ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಹರಾಜಿನ ದರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು 
ಮತ್ತು ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 
ಪಿ. ಆರ್. 572 

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
FORM - IV 
( See Rule 12 ) 

NOTICE 
It is hereby notified that the undersigned has changed his /her name from 
SADASHIV SHANKAR CHAMBAR to SADASHIV SHANKAR CHOUGALA 
P . D . 109 

SADASHIV SHANKAR CHAMBAR 
FORM - IV 
(See Rule 12). 

NOTICE 
It is hereby notified that the undersigned has changed his /her name from 
F . S . CHALAVADI to F . S . SOMAGIRI 
P . D . 110 

F . S . CHALAVADI 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮೪೯ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿಇಲಾಖೆ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ( ಐ .ಎಫ್. ಟಿ) ಸಂಖ್ಯೆ: 09 /2009 - 10 , ದಿನಾಂಕ : 14ನೇ ಜುಲೈ 2009 (2ನೇ ಕರೆ) 

ಸೆಕನ್ - 1 ಟೆಂಡರುಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ (IFT) 
( ರಸ್ತೆ , ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ - ಸ್ಟಾಂಡರ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೆ / ಡಬ್ಲೂ -3 ಮತ್ತು 4ರಂತೆ 

- ದ್ವಿ -ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ) 
1. ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಅರ್ಹ 

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ 
ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ , ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - 562 101 ರವರು ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಮೂಲಕ 
ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಐಟಮ್-ರೇಟ್ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು , ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ 
ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ (ದ್ವಿಲಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ) ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ 
ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಬೇಕಾಗುವ ಕನಿಷ್ಟತಮ ಪೂರ್ವಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಂಡರ್ ದಾಸ್ತಾವೇಜಿನ ಭಾಗ -3ರಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ, 
2. ಟೆಂಡರ್‌ ಡಾಕ್ಯೂಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂದರೆ 
https ://eproc. karnataka.gov.in ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ : 24.07.2009 ರಿಂದ 29. 07 .2009 ರವರಿಗೆ ಪಡೆಯ 
ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
3. ಟೆಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಹಣವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಹತಾ 

ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ 45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ 
ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದು. 
4. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ: 29.07.09 ರಂದು ಸಂಜೆ 
4.00 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು , ಮತ್ತು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಇ -ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ 
ಗೈಡ್‌ಲೈನ್‌ನಂತೆ / ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 
5. ಟೆಂಡರ್ ಪೂರ್ವ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ - 5ಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 25.07.2009 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 
ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 
6 . ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.kpwd.gov.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಛೇರಿಯ ಕೆಲಸದ 
ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 

ಕೋಷ್ಟಕ 
ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ | ಇ. ಎಂ . ಡಿ. ಟೆಂಡರ್ | ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | 

ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ರೂ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಶುಲ್ಕ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾದ 

( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) ಕಾಲಾವಧಿ 

ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ 


ಮೊತ್ತ 


( ರೂ . 


ಒಟ್ಟು 


75. 00 


1.50 | 


6 ತಿಂಗಳು 


1. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ವೈ .ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 1 

ಪಿ. ಬಿ . ಆರ್‌. ಸಿ . ಪಿ . ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಮೂಗಿರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ, ಕೊತ್ತಕೋಟವಾಡ್ಡ ಪಲ್ಲಿ, 
ನಲ್ಲಸಾನಪಲ್ಲಿ ( ನೇ ಹಂತ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
( ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ . ಎ. ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ | 
| ಎಸ್. ಡಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಲ್ಲಮರದಹಳ್ಳಿ , 

ಹಿರಿಯಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ, ಬಡನಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, 
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


86 . 00 


86 .00 11.72 


1 . 72 


6 ತಿಂಗಳು 


೧೮೫೦ 


ಸ . 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 
ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ | ಇ . ಎಂ . ಡಿ . 

ಮೊತ್ತ ( ರೂ . 
ರೂ .ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಟೆಂಡರ್ 
ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ 

ಶುಲ್ಕ 
( ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಭಾಗ - ೫ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಗೊತ್ತಪಡಿಸಲಾದ 

ಕಾಲಾವಧಿ 
ಮಳೆಗಾಲ ಸೇರಿ 


ಒಟ್ಟು 


79 .50 


1 . 60 


[ 3 . ( ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ . ಎಸ್. ಬಿ . ಎ . ರಸ್ತೆಯಿಂದ | 80. 00 | 1.60 - 

6 ತಿಂಗಳು 
ಚಿಂತಾಮಣಿ- ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಯಸಗಳಹಳ್ಳಿ, 
ಮರಬಹಳ್ಳಿ (1ನೇ ಹಂತ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಇ -ಪೋರ್ಟಲ್ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

ಆಧಾರಿತ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾ , ಅಟ್ಟೂರು- ಹೊಸಹಳ್ಳಿ | 100 .00 1 2 .00 | 

6 ತಿಂಗಳು 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆಗೆ ಮಾರ್ಗ 
ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರ , ಅಕ್ಕಿಮಂಗಲ ಹೆಣ್ಣೂರು, 
ಬಿರ್ಜೆನಹಳ್ಳಿ (1ನೇ ಹಂತ ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ , ಗುಂಡಾಪುರದಿಂದ 105 .00 1 2 .00 

6 ತಿಂಗಳು 
ಕೋಟಾಲದಿನ್ನೆ - ಅಲಿಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಚೆನ್ನನಹಳ್ಳಿ, ಕೆ. ಟಿ. ಹಳ್ಳಿ, 
ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ( 1ನೇ ಹಂತ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ , ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿ . ಬಿ . 

6 ತಿಂಗಳು 
ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ , 
ರೊಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗಾಪುರ, ಕಾಚಹಳ್ಳಿ 

(1ನೇ ಹಂತ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸೂಚನೆ: ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ -5ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ -4 ದಸ್ತಾವೇಜಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು. 
1. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ - ಸಂದೇಹ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ: 25.07.2009 ( ಸಂಜೆ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ) 
2. ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ: 29 .07. 2009 ( ಸಂಜೆ 4 .00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ) 
3. ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 01.08. 2009 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ 
4. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 10. 08.2009 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 
ಪಿ . ಆರ್ . 582 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋ . ಇ. ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. 
ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ವಿಭಾಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರ 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ವಿಭಾಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರ. 

ಕ. ಸಂ : ಎ7/ ಹರಾಜು/ 2009 - 10, ದಿನಾಂಕ: 30ನೇ ಜೂನ್ 2009 
ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ, ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಾಹನಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕಮ್ 

ಹರಾಜಿನ ಕುರಿತಾದ ಷರತ್ತುಗಳು 
ಈ ಮೂಲಕ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ , ಯಲ್ಲಾಪುರ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಣ 
ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಹಾಗೂ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಈ ಕೆಳಗೆ 
ನಮೂದಿಸಿದಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಮ್ ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸದರಿ 
ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಯೋ 
ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕಾರಣ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಮ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 
ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ ಕಮ್ ಹರಾಜನ್ನು ದಿನಾಂಕ : 12 - 08 - 2009 ರಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು 
ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಘಂಟೆ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಸವಾಲನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು 
ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 


ಜಿಪ್ಪಿ 


NWE273472 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮೫೧ 
ಟೆಂಡರ್ ಕಮ್ ಸವಾಲನ್ನು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಯಲ್ಲಾಪುರ ವಿಭಾಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ರವರು ಸದರಿ 
ದಿನಾಂಕದಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಲ್ಲಾಪುರ ವಿಭಾಗೀಯ 
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವರು. 

ಖರೀದಿದಾರರು ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಥವಾ 
ಟೆಂಡರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು 
ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು . 
ವಾಹನೆದೆ | ವಾಹನ 

ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ 

ಇಂಜಿನ್ ನಂ . ವಾಹನದ | ವಾಹನ ಇರುವ ಷರಾ 
ವಿವರ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಮಾದರಿ 
ಮಾರುತಿ ಕೆಎ - 01 SJ41IN146274 F10AIN162251 121992 ಉಪ ಅರಣ್ಯ 
ಜಿ - 892 

ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ನಿರುಪಯುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ 

ಯಲ್ಲಾಪುರ ಇಲಾಖಾ ವಾಹನ | 
ರವರ ಕಛೇರಿ 

ಆವರಣ 
ಮಾರುತಿ ಸಿಎಜಿ SJAIN105415 

F10AIN103068 

2 /1988 | .. ಸದರ .. 
9715 
| HGV ಕೆಎ - 21 RTE29059 

RTE172468 | 1993 | .. ಸದರ .. 
ಅಶೋಕ 

1581 
ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ 
ಕೆಎ - 25 - | 22CBCLO2831 

| -- ... ಸದರ 
9598 
ಅಶೋಕ | ಕೆಎ - 07 - | 

NUE153948 1 71992 1 . ಸದರ .. 
ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ | 1235 
ಕಾಮೆಂಟ - 

ಇಲಾಖೆಗೆ 
AC-1611 

ಮುಟ್ಟುಗೋಲು 
ಪಿಮಿಯರ್ | ಸಿಟಿಇ - | PAXBEX451344 

PAX - F46796 

1988 | .. ಸದರ .. ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಪದ್ವಿನಿ 77 
(ಫಿಯೇಟ್ 
ಕಾರ್) 
ಎಲ್‌ಜಿವಿ | ಕೆಎ - 35 - ( 357125KYZ815743 | 497SPTC31KYZ892594 | 2002 | . ಸದರ . . 

3354 
( ಮಿನಿಲಾರಿ 
407) 
( ಬಜಾಜ್ ಕೆಎ - 27 | | 16C94L81622 

16E94L82104 | - - | . ಸದರ ... 
ಎಂ - 80 ಇ -5212 
ಎಲ್‌ಜಿವಿ | ಕೆಎ -19 - 1 386125KZZ821904 | 497TC84KZZ769546 | 9 /2000 | ... ಸದರ .. / 
( ಟಾಟಾ ಎ -5010 

608) 
ದಿನಾಂಕ:12.08.2009 ರಂದು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕಮ್ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ 

ಷರತ್ತುಗಳು 
1. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತಹ ಮುದ್ರಿತ ಫಾರಂನಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಇಂತಹ 

ಫಾರಂಗಳು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಟೆಂಡರಿನ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 . 00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12. 00 
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಫಾರ್ಮಿನ ಮೌಲ್ಯ ರೂ . 500. 00 ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಇತರೇ ಕರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು 

ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 
2. ಖರೀದಿದಾರರು ಕಾಲಂ ನಂ 5 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಮಾನತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು 

ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕುವುದಾದರೆ ಡಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾದರೆ ಡಿಡಿ/ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ( ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹುಂಡಿ) ಯಲ್ಲಾಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು. 


ವಾಹನಗಳು 


ಟೆಲ್ಲೋ 
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| 


೧೮೫೨ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
3. ಪ್ರತಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಯುನಿಟ್‌ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಖರೀದಿದಾರರು ಸದರಿ 

ವಾಹನಗಳ ಕುರಿತು ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು. ಒಂದು 
ವೇಳೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ. 
4. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ಸವಾಲಿನ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ 
ಕುರಿತಾಗಿ ಸವಾಲನ್ನು ಮಾಡಲಿಚ್ಚಿಸುವರೋ ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳ ಎದುರಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಅಮಾನತ್ತು ರಕಂ 
ಹುಂಡಿ / ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ( ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ 

ಹುಂಡಿ) ಯಲ್ಲಾಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು. 
5. ಟೆಂಡರ್ / ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಖರೀದಿದಾರರು ಅದೇ ದಿನದಂದು ಅವರು ಖರೀದಿಸಿದ ವಾಹನಗಳ 

ಮೌಲ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಇತರೇ ಕರಗಳನ್ನು 
ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ ಬಾಕಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸವಾಲಿನ ದಿನದಿಂದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 

ಪಾವತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 
6. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. 
7. ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿದಾರರು ತಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ವಾಹನಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಗದಿತ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಮರು ಹರಾಜು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೂಲ 
ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಜಮೀನು ಮಹಬೂಲ ಬಾಕಿಯಂತೆ ಅಥವಾ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಡಿಕ್ರಿಯಂತೆ 
ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮರು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಲಾಭವಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಹಕ್ಕು 

ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
8. ಇನ್ನು ಎರಡಾವರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಟೆಂಡರ್/ ಸವಾಲುದಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 

ಮಂಜೂರು/ ನಾ ಮಂಜೂರಿ ಆಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ದಿನದಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ಖರೀದಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ 
50 ರಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತಹ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ 
ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನುಳಿದ ಶೇಕಡಾ 50 ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಂಜೂರಿ ತಿಳಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 
ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮರು ಸವಾಲು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸದರಿ ಮರು ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೂಲ 
ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಜಮೀನು ಮಸೂಲ ಬಾಕಿಯಂತೆ ಅಥವಾ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಡಿಕ್ರಿಯಂತೆ ವಸೂಲು 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮರು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಲಾಭವಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
9. ಎರಡಾವರ್ತಿ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಟೆಂಡರ್/ ಸವಾಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಖರೀದಿದಾರರು 

ಪಾವತಿಸಿದಂತಹ ಅಮಾನತ್ತು ಹಣ ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 50 ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
10 . ಎರಡಾವರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ಖರೀದಿದಾರರ ಟೆಂಡರ್ /ಸವಾಲನ್ನು ಮಂಜೂರಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ 
ಟೆಂಡರ್ / ಸವಾಲಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಅಮಾನತ್ ಹಣ ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 50 ರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮರು ಸವಾಲು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೂಲ 
ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಜಮೀನು ಮಹಬೂಲ ಬಾಕಿಯಂತೆ ಅಥವಾ ದಿವಾಣಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಡಿಕ್ಕಿಯಂತೆ ವಸೂಲು 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮರು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಲಾಭವಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
11 . ಯಶಸ್ತಿ ಖರೀದಿದಾರರು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿಯೇ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 

ಈ ಕುರಿತು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
12 . ಟೆಂಡರ್‌ ಕೊಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಭರಿಸಿ 

ಶೀಲ್ ಬಂದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಕೋಟೆ ಮೇಲೆ 2009 - 10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಕುರಿತಾದ ಟೆಂಡರ್ 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩, ೨೦೦೯ 

೧೮೫೩ 
ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ : 12.08.2009 ರಂದು ಇಟ್ಟ ಟೆಂಡರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 

3.00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 
13. ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಬೇಡಿಕೆ / ಟೆಂಡರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ ಸವಾಲು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಹುದಾಗಿದೆ. 
14 . ಪ್ರತಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಇಎಂಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸವಾಲು/ 

ಟೆಂಡರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು. 
15 . ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ, ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸಹಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ 

ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ಅಂಕಿ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 
16. ಟೆಂಡರ್ /ಸವಾಲಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಕರಾರುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 

ಯಲ್ಲಾಪುರ ವಿಭಾಗ , ಯಲ್ಲಾಪುರ ರವರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. 
17. ಟೆಂಡರ್/ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆವುಳ್ಳವರು ಹಾಗೂ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 

ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು . 
18 , ಖರೀದಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದವರೆಂದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ 
* ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ಟೆಂಡರ್/ ಹರಾಜನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 
19. ವಾಹನಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅವಶ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತನ್ನು 

ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು. 
20 . ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನದ ಬಿಡ್ಡಿಗೆ ರೂ . 10,000/ - ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ 

ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಲಾ ರೂ . 5000/ - ಗಳ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 

ಮುನ್ನ ಪಾವತಿಸಿ ರಶೀದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು . 
21. ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದಂತೆ ಗುರುತಿನ 

ಚೀಟಿ, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲವೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು . 
22. ಟೆಂಡರ್ ಕಂ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಶೇ .50 ರಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು 

ಚಾಲ್ಲಿ ದರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹರಾಜು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 
23 . ಹರಾಜನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವು ಈ ಕೆಳ ಸಹಿದಾರರಿಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲಾ 
ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
24 . ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಾಹನಗಳು ಕೇವಲ ಅಂದಾಜು ಆಗಿದ್ದು, ಮೇಲೆ ಹೆಸರಿಸಿದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ 

ವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ 

ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ಕಂ ಹರಾಜಿನಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗುವುದು. 
25 . ಟೆಂಡರ್‌ ಹಾಗೂ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಎಂಡಿ ಕಟ್ಟತಕ್ಕದ್ದು . ಇಎಂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 
26 . ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾದ ಈ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಆರ್. ಸಿ. ಮಾಲೀಕರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 

ಈ ಕಛೇರಿ ಹೊಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಅದರ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
27 . ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಅಶೋಕ ಬಿ . ಬಸರಕೋಡ 
ಪಿ . ಆರ್. 570 

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು , ಯಲ್ಲಾಪುರ ವಿಭಾಗ, ಯಲ್ಲಾಪುರ 
KARNATAKA URBAN WATER SUPPLY & DRAINAGE BOARD 
No. 6 , Jala Bhavan , B . T. M . Layout, 1st Stage , Bannerughatta Main Road , Bangalore – 560 029 

NOTIFICATION 
Smt U .L . LALITHA Working as TYPIST in the Office of the Managing Director, Karnataka Urban 
Water Supply and Drainage Board , Bangalore is permitted to change her Name to Smt. LALITHA IYER 

Managing Director 
P .D . 111 

K .U . W . S . & D . Board , Bangalore . 


೧೮೫೪ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ . 03:2009 - 10, ದಿನಾಂಕ: 25ನೇ ಮೇ 2009 

3ನೇ ಕರೆ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ 
ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಂದ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದ, 
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಐಟಂವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ 2ನೇ ಕರೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು , ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇ 
ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ ಲ್‌ನಲ್ಲಿ ( viz http ://eproc.karnataka.gov .in ) ದಿ: 14 .07.2009 ರಿಂದ ದಿ: 25 .07. 2009ರ 
ಸಂಜೆ 4 .00 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(1) ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಲಕಾಡು - ವಿಜಯಪುರ - ಹೊಳೆಸಾಲು ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 17 .15 ಕಿ. ಮೀ . ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಬೆಳಕವಾಡಿ ವರೆಗೆ) ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ . 3110.00 ಲಕ್ಷ , ಇ. ಎಂ . ಡಿ. 
31.10 ಲಕ್ಷ ಮೇಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ ಫಾರಂ ಬೆಲೆ ರೂ . 7500 + ಶೇ . 10 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ( ಪ್ರತ್ಯೇಕ) ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ 
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. (2) ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ 
ತಲಕಾಡು - ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 4.70 ರಿಂದ 16.60 ಕಿ. ಮೀ . ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಟೆಂಡರ್ 
ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರಿಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ . 1917 . 00 ಲಕ್ಷ, ಇ. ಎಂ . ಡಿ. 19 .17 ಲಕ್ಷ. ಇ - ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 25 .07.2009ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ 
ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 

ಲೋ , ಬ೦, ಮತ್ತು ಒ. ಜ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ , ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು 
PUBLIC WORKS , PORTS & INLAND WATER TRANSPORT DEPARTMENT 

INVITATION FOR SHORT TERM TENDERS 
No . EE / PWD ,Mysore Division , Mysore IFT No. 03 / 2009- 10 , Dt. 25th May 2009. 

CALL - 3 
1 . The Executive Engineer , Public works, Ports & Inland Water Transport Department, Mysore 
Division invites tenders from eligible tenderers in TWO COVER SYSTEM for the road works detailed in 
the table through e - procurement portal of the Government of Karnataka (viz 
http :// eproc .karnataka. gov .in ) The tenderers are advised to note the minimum qualification criteria 
specified in clause - 3 of the Instructions to Tenderers to qualify for award of the contract. 

2 . Tender documents may be downloaded from the e - procurement portal of the Government of 
Karnataka from 14 .07. 2009 to 25. 07. 2009 

3 . Tenders must be accompanied by earnest money deposit specified for the work in the table 
below . Earnest money deposit will have to be in any one of the forms as per the instructions in the 
e -procurement portal and shall have to be valid for 45 days beyond the validity of the tender. 

4 . Tenders must be submitted online through e -procurement portal on or before 16 .00 hours on 
25. 07 .2009 and the opening of the tenders will be as per the e -procurement portal guidelines. 
5 . Other details and conditions can be seen in the tender documents . 

TABLE 
Earnest 

Period of 
Approximate money Cost of completion 
Form 

Contractor 
Name of the Work 

value of work deposit document including 
No. 

eligibility 
( Rs . in lakhs) | ( Rs . in . ( Rs.) rainy 
lakhs ) 

season 
Impt, & Strengthening of 
Talakadu - Vijayapura - Holesalu 
road from ch . 0 . 00 to 17 . 15 Km in | K /W - 4 3110 . 00 31.10 | 7500.00 | 4 Months Class- 1 
T . Narasipura Taluk ( upto 
Belakavadi) 
Impt, & Strengthening ofMadapur 
Talakadu - Sargur Hand post road 

1917. 00 | 19.17 | 7500. 00 | 4 Months Class - 1 
from ch . 4 .70 to 16 .60 Km in 

T . Narasipura Taluk . 
P . R . 586 

Executive Engineer, P . W . P . & I. W . T . Department, Mysore Division , Mysore 


ಭಾಗ - ೫ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

೧೮೫೫ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 

ರಾಹೆವಿಬೆಂ: ಯಂ : ಹರಾಜು :2009 - 10 

ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂ :4 :2009 - 10 , ದಿನಾಂಕ: 26ನೇ ಜೂನ್ 2009 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಹನ : ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು 

( ದ್ವಿಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ) ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು 
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ವಿವರ | ಪರಿಮಾಣ | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ | ಠೇವಣಿ ನಗದು | ಟೆಂಡರ್ 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಭರ್ತಿಮಾಡಿ 

ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು 
ಸಂ . | ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರಗಳು ಇರುವ ಮೌಲ್ಯ | ಅಥವಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಬೆಲೆ ಸೀಕರಿಸಲಾಗುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮೊಹರ್ 

ಮಾಡಲಾಗುವ ದಿನಾಂಕ 
ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೊತ್ತ ( ಹಿಂದಿರುಗಿಸ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನೀಡುವ ಅಂತಿಮ ಮಾಡಿರುವ 
ರೂ . ಗಳಲ್ಲಿ ( ನಗದು ಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) 

ದಿನ 

ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 

ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ 
ರೂ .ಗಳಲ್ಲಿ ( ನಗದು 

ದಿನಾಂಕ 

ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ) 
ಡಿಆರ್‌ಆ‌ - ಜೆ -4350 ರಾಹೆ | | ಒಂದು | ರಹಸ್ಯವಾಗಿ 4000 .00 | 500 + 12 .50 % VAT | 6 . 08.2009 ರಂದು | 6.08.2009 ರಂದು | 6. 08 .2009 ರಂದು | 6.08. 2009 ರಂದು 
ಉಪವಿಭಾಗ , ಮೈಸೂರು ಇಡಲಾಗಿದೆ 

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 

12 . 00 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ 
ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ ಡಿವಿಜನ್ 

ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಯಾರ್ಡ್, ಮೈಸೂರು 

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಹೆ 
ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ 

ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಟಿಪ್ಪರ್ ಎಂಇಡಿ - 570 ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ 4000 .00 

500 + 12 .50 % VAT . 6.08.2009 ರಂದು | 6 .08 .2009 ರಂದು | 6 .08.2009 ರಂದು | 6 . 08.2009 ರಂದು 
ರಾಹೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಇಡಲಾಗಿದೆ 

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11. 00 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 .30 

12 . 00 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 12 .30 ಗಂಟೆಗೆ 
ಮೈಸೂರು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 

ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಡಿವಿಜನ್ ಯಾರ್ಡ್, 

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಹೆ 
ಮೈಸೂರು 

ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ 

ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಡಿಆರ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋಡಾ ರಾಹೆ | ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ 4000 . 00 

500 + 12 .50 % VAT | 

6. 08 .2009 ರಂದು | 6.08.2009 ರಂದು | 6.08.2009 ರಂದು 6 .08. 2009 ರಂದು 
ಉಪವಿಭಾಗ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಡಲಾಗಿದೆ 

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 .00 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 

12 . 00 ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆಗೆ 
( ಲೋ . ಇ.) ಯಶವಂತಪುರ 

ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪವಿಭಾಗ 

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಹೆ 
ಯಾರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು 

ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ 

ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ , ಬೆಂಗಳೂರು. 


೧೮೫೬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೨೩ , ೨೦೦೯ 

ಭಾಗ - ೫ 
ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು: 
1. ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಟೆಂಡರ್‌ ನಮೂನೆಯನ್ನು ರೂ .500 + 12 .50 %(VAT) 

( ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ) ಒಟು ಮೊತ್ತ ರೂ .562.50 ಗಳನು ಡಿಡಿ ಮುಖಾಂತರ , ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ 
ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಗದು 

ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ . 
2 . ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಠೇವಣಿಯೊಂದಿಗೆ 

ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ನಮೂದಿಸುವ ಬೆಲೆಯ ಶೇ . 50 ರಷ್ಟನ್ನು ಹಾಗೂ ಶೇ .4 ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು . ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ, 
ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆದಾಗ, ಅವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ಡಿ . ಡಿ.ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಹಾಜರಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ 
ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೊಹರು 
ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಿ:06.08. 2009ರಂದು ಅಪರಾಹ್ನ 12 .00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು . ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ತಪದೇ “ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ವಾಹನದ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದು ಅದರ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ” ಎಂದು 
ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ದಿ:06.08.2009 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 .30 ಗಂಟೆಗೆ ಈ 
ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನ ನಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಒಂದು 

ವೇಳೆ ಆ ದಿನ ಹರಾಜು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
3. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನವು 

ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. 
4. ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ 

ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
5. ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ದಿ: 06.08.2009 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 .30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ , ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ 
ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಗದಿತ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನ | 
ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹರಾಜಿನ ಮೊಬಲಗಿನ ಡಿಡಿ ಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. 
6. ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಹನ / ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಡಿನ ಶೇ .50 ರಷ್ಟನ್ನು + 4% ಮಾರಾಟ 

ತೆರಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 
7. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿಯ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರಲ್ಲಿನ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು 

ದರದ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆರಿಗೆಸಹಿತ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನ/ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ 15 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಯ್ಯತಕ್ಕದ್ದು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ವಾಹನ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, 
( ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ) ಸದರಿ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು 

ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
8, ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲಂ ಕ್ರ. ಸಂ .2 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು: 

ಮೈಸೂರು ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. 
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ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


